5ί9Π3ΐυΓβ ΝοΙ 
\/θΓΪίίΘ(^.^ \ 



11:31 


ΟίςΐυΐΓ^ίςηθό 6γ 
νΑΚνΑΚΑ ΖΑΟΗΛ 
03(8: 2019.01.20^ 

ΕΕΤ ξ 

Κθ35θπ: δίβΠΒα ΡϋΡ 
(Θπιΰθϋύβιΐ) ■ 

ΙοΜίΐοη: Αϋτβ|5, ΕΙΙίπϊΚο 
Τγρο9Γ3ΐϊο 


823 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


23 Ιανουάριου 2019 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 85 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 92 

Σύμβαση Παράτασης της από 31-07-1995 Σύμ¬ 
βασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρο¬ 
μίου της Αθήνας στα Σπάτα (Σύμβαση Ανάπτυ¬ 
ξης Αεροδρομίου, ΣΑΑ), η οποία κυρώθηκε με 
τον ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α'). 

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

(Συνεδρίαση της 21 ης Ιανουάριου 2019) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15,41,71 και 90 του Κώ¬ 
δικα Νομοθεσίαςγιατην Κυβέρνηση καιτα κυβερνητικά 
όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α'), 

2. το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α'), για τον διορισμό του 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω¬ 
τών Υπουργών και Υφυπουργών, 

3. τις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου α. 37/2-11-2015 
«Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική 
Πολιτική» (ΦΕΚ 137 Α'), β. 4/24-1 -2017 «Τροποποίηση της 
37/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου γιατη Σύ¬ 
σταση και λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου για 
την Οικονομική Πολιτική» (ΦΕΚ 8 Α') και γ. 15/5-10-2018 
«Τροποποίηση της 37/2-11-2015 Πράξης του Υπουργι¬ 
κού Συμβουλίου για την Ανασύσταση του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» (ΦΕΚ 176Α ), 
όπως αυτές ισχύουν, 

4. το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') για την ανασύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, 

5. το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α'), για τον διορισμό 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, 

6. το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α') για τον διορισμό Υπουρ¬ 
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών, 

7. το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α') για τον διορισμό 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, 

8. την Υ184/8-11 -2016 (ΦΕΚ 3626 Β') απόφαση του 
Πρωθυπουργού για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Δημήτριο Λιάκο», 

9. την Υ65/13-9-2018 (ΦΕΚ 3986 Β') απόφαση του 
Πρωθυπουργού για την «Τροποποίηση ανάθεσης αρ¬ 
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Δη- 
μήτριο Λιάκο», 


10. τη Σύμβαση Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αερο¬ 
δρομίου της Αθήνας (ΣΑΑ), όπως αυτή κυρώθηκε με 
τον ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α') και ισχύει, 

11. το από 20 Δεκεμβρίου 2018 σχέδιο Σύμβασης Πα¬ 
ράτασης της ΣΑΑ με το συνημμένο σε αυτήν παράρτημα, 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα, 

12. την 187/6-9-2011 (ΦΕΚ 2061 Β') απόφαση της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο¬ 
κρατικοποιήσεων, με την οποία μεταβιβάσθηκε στο 
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. το προβλεπόμενο στο άρθρο 4.2 της από 
31 -7-1995 ΣΑΑ, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995, 
δικαίωμα για την παράταση της συμβατικής περιόδου 
της εν λόγω σύμβασης κατ' ανώτατο όριο μέχρι την 
11 η Ιουνίου 2046 (11 -6-2046), 

13. την 33/20-5-2016 (ΦΕΚ 1472 Β') απόφαση του 
ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., μετην οποία εγκρίθηκετο Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα Αξιοποίησης (Α$5θΐ ΟθνθΙοριτίθηΐ ΡΙθιί, ΑϋΡ) και 
την 84/7-6-2018 απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., με την οποία 
εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο από 5-6-2018 Επιχει¬ 
ρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Α$5θΐ ϋθνθίοριτίθηΐ 
ΡΙθη,ΑϋΡ), 

14. το από 21-12-2018 ακριβές απόσπασμα του πρα¬ 
κτικού της από 14-09-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου τουΤ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., όπου αποφασίστηκε, με¬ 
ταξύ άλλων, η αποδοχή της νέας δεσμευτικής οικονομικής 
προσφοράς της ανώνυμης εταιρείας Διεθνής Αερολιμέ¬ 
νας Αθηνών Α.Ε. (Δ.Α.Α. Α.Ε) για την παράταση για 20 χρό¬ 
νια της ΣΑΑ, όπως υποβλήθηκε στις 30-08-2018, ύψους 
ενός δισεκατομμυρίου και εκατόν δεκαπέντε εκατομμυ¬ 
ρίων ευρώ (€ 1.115.000.000) πλέον Φ.Π.Α., 

15. το από 21-12-2018 ακριβές αντίγραφο από το βι¬ 
βλίο πρακτικών της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συ¬ 
νέλευσης των μετόχων της Δ.Α.Α. Α.Ε στις 27-09-2018, 
όπου αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η έγκριση της εν 
θέματι Σύμβασης Παράτασης της ΣΑΑ για 20 επιπλέον 
έτη, ήτοι έως 11 Ιουνίου 2046 και τη συνυποβληθείσα 
προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. στις 30 Αυγούστου 2018 οικονο¬ 
μική προσφορά, ποσού ύψους ενός δισεκατομμυρίου και 
εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€1.115.000.000) 
εξαιρούμενου του ισχύοντος Φ.Π.Α. 24%, 

16. την 700/2018 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου, μετην οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η 
υπογραφή του εν λόγω σχεδίου σύμβασης για την παρά¬ 
ταση της ΣΑΑ μεταξύ του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., του Ελληνικού 
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Δημοσίου και της Δ.Α.Α. Α.Ε, υπό τις αναφερόμενες σε 
αυτή επισημάνσεις, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο 
παρόν συνημμένο σχέδιο σύμβασης (Παράρτημα), 

17. την από 12-12-2018 [Ό (2018) 8677 ίίηθΙ] απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία 
κρίθηκε ότι η εν θέματι Σύμβαση Παράτασης δεν συνι- 
στά κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 107 και 109 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

18. το από 21-12-2018 ακριβές αντίγραφο αποσπά¬ 
σματος από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου της έκτακτης συνεδρίασης στις 17-12-2018 της 
Δ.Α.Α. Α.Ε, με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν οι 
όροι και οι συναλλαγές που προβλέπονται σχετικά με 
την έκδοση εξασφαλισμένου κοινού Ομολογιακού Δα¬ 
νείου 2ης Τάξης, αρχικού ποσού μέχρι εξακοσίων εξή¬ 
ντα πέντε εκατομμυρίων και εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(€ 665.600.000), τα έσοδα του οποίου θα χρησιμοποιη¬ 
θούν για τη μερική αποπληρωμή του τιμήματος για την 
παράταση της ΣΑΑ έως την 11 η Ιουνίου 2046, 

19. την 38716/11-1 -2019 επιστολή του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. 
με συνημμένα: α. την από 22-12-2018 γνωμοδότηση της 
εταιρείας δικηγόρων «ΡΟΤΑΜΙΤΙ5Ν/ΕΚΡΙ5», σύμφωνα με 
την οποία όλες οι αιρέσεις του όρου 3.1. της εν θέματι 
Σύμβασης Παράτασης έχουν πληρωθεί, με εξαίρεση τον 
όρο 3.1 .(α), ήτοι την κύρωση της Σύμβασης Παράτασης 
με νόμο και τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως, β. την 331791 /28-09-2018 επι¬ 
στολή της Δ.Α.Α. Α.Ε., γ. την από 11-12-2018 επιστολή της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτρο¬ 
πής, δ. την 335794/17-12-2018 επιστολή της Δ.Α.Α. Α.Ε., 
ε.την από 17-12-2018 γνωμοδότηση της ΈΙίίίοΓά (ΖΓίθηεθ 
ΕΕΡ, ζ. την 38490/19-12-2018 επιστολή του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., 
η. την 38425/17-12-2018 επιστολή του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., 
θ. την 336030/21 -12-2018 επιστολή της Δ.Α.Α. Α.Ε., ι. την 
38547/24-12-2018 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβού¬ 
λου του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., 

20. την 38770/16-1-2019 επιστολή τουΤ.Α.Ι.ΠΕΔ. Α.Ε. 
με την οποία διαβιβάστηκε στο ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. η με ημερομη¬ 
νία 15-01-2019 επιστολή της Δ.Α.Α. Α.Ε. και το συνημμένο 
σε αυτή ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτι¬ 
κού του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας 
που συνεδρίασε στις 15-01 -2019 με μοναδικό θέμα την 
απαλλαγή από το δικαίωμα της εταιρείας να αξιώσει 
περαιτέρω αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο σε 
περίπτωση επέλευσης των γεγονότων του άρθρου 4.1. 
του σχεδίου σύμβασης παράτασης της ΣΑΑ, 

21. την ΥΠΟΙΚ 00089 ΕΞ 2019ΕΜΠ/11-1-2019 επιστολή 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διαβίβαση φα¬ 
κέλου για τη Σύμβαση Παράτασης της από 31-07-1995 
Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου 
της Αθήνας στα Σπάτα, για την έγκριση του κειμένου 


και της σύναψης της εν λόγω Σύμβασης Παράτασης και 
για την εξουσιοδότηση προςτον Υπουργό Οικονομικών 
για την υπογραφή της», μετά των συνημμένων σε αυτή 
την επιστολή εγγράφων, η οποία επέχει θέση εισήγησης 
στο παρόν όργανο, 

22. το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Και δεδομένου ότι: 

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Α.Α. Α.Ε. ομόφωνα 
ενέκρινε κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 15 Ια¬ 
νουάριου 2019 (βλ. στοιχείο 19 ως άνω) ότι σε περίπτωση 
που οι προϋποθέσεις του άρθρου 4.1 της εν λόγω Σύμβα¬ 
σης Παράτασης, όπως αυτή παρατίθεται ως Παράρτημα 
κάτωθι και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης, υλοποιηθούν, η Εταιρεία παραιτείται ανέκ¬ 
κλητα από οποιοδήποτε δικαίωμα να απαιτήσει οποιοσ¬ 
δήποτε είδους αποζημίωση, πέραν των απαιτήσεων που 
προβλέπονται ρητά στο άρθρο 4.1. κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου, εκτός αν διαπιστωθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο 
ενήργησε παράνομα ή κατά παράβαση της αρχής της 
καλής πίστης όπως προβλέπεται στον Ελληνικό Αστικό 
Κώδικα. 

- Σύμφωνα με την 700/2018 πράξη του Ε' Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. στοιχείο 16 ως άνω, σκέψη 
III.Β) τυχόν νέα τροποποίηση του ελεγχόμενου σχεδίου 
θα πρέπει να υποβληθεί στον προσυμβατικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τέτοια δε, νοείται και η ενερ¬ 
γοποίηση της αμοιβαίας συμφωνίας του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. 
και της Δ.Α.Α. Α.Ε. για άρση των αιρέσεων ως προς την 
έναρξη ισχύος της σύμβασης (βλ. άρθρο 3.1. του παρό¬ 
ντος συνημμένου σχεδίου Σύμβασης Παράτασης). 

-Όλες οι αιρέσεις του όρου 3.1 .της εν θέματι Σύμβασης 
Παράτασης έχουν πληρωθεί, με εξαίρεση τον όρο 3.1 .(α), 
ήτοι την κύρωση της Σύμβασης Παράτασης με νόμο και 
τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αίρεση αυτή 
προβλέπεται ως προϋπόθεση και στην ΣΑΑ (άρθρο 4.3), 
η οποία έχει κυρωθεί με νόμο (ν. 2338/1995) και δεν 
μπορεί να αρθεί με συμφωνία μεταξύ Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. και 
Δ.Α.Α. Α.Ε., αποφασίζει: 

I. Εγκρίνει το από 20-12-2018 υποβληθέν σχέδιο Σύμ¬ 
βαση Παράτασης της από 31-07-1995 Σύμβασης Ανά¬ 
πτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα 
Σπάτα (Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, ΣΑΑ), η οποία 
κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α'), το οποίο 
σχέδιο επισυνάπτεται τόσο στην ελληνική, όσο και στην 
αγγλική γλώσσα στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

II. Παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών 
να υπογράψει την εν θέματι Σύμβαση Παράτασης και να 
προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της 
παρούσας απόφασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
«ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» 

Η παρούσα σύμβαση παράτασης της Σύμβασης Ανά¬ 
πτυξης Αεροδρομίου (η «Σύμβαση»), η οποία τροποποιεί 
και αντικαθιστά την από 30η Σεπτεμβρίου 2017 σύμβα¬ 
ση παράτασης της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, 
υπογράφεται σήμερα την στην Αθήνα, μεταξύ: 

(1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», 
η οποία έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται σύμφωνα 
με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αριθ¬ 
μό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 117034801000 και 
ΑΦΜ 997471299, εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα (Κολο- 
κοτρώνη 1 και Σταδίου) (το «ΤΑΙΠΕΔ») και εκπροσωπείται 
νομίμως για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης από 
τον Πρόεδρο αυτής, Αριστείδη Ξενόφο, 

(2) της «Ελληνικής Δημοκρατίας» (το «Ελληνικό Δημό¬ 
σιο»), νομίμως εκπροσωπούμενης για τους σκοπούς της 
παρούσας Σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομικών, 
σύμφωνα με την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) (ΦΕΚ Α' ), και 

(3) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», η οποία έχει συσταθεί και 
δραστηριοποιείται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλη¬ 
νικής Δημοκρατίας, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μη¬ 
τρώου 002229601000 και ΑΦΜ 094440299, εδρεύει στον 
ΔήμοΣπάτων (η «Εταιρεία Αεροδρομίου») και εκπροσω¬ 
πείται νομίμως για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβα¬ 
σης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Δη- 
μήτριο Δημητρίου,τον Αντιπρόεδρο, ΗοΙςθΓ ίίηΚννθίΙθΓ, 
και τον Γενικό Διευθυντή αυτής, Ιωάννη Παράσχη. 

Στην παρούσα Σύμβαση, τοΤΑΙΠΕΔ, το Ελληνικό Δημό¬ 
σιο και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα αναφέρονται από κοι¬ 
νού ως τα «Μέρη» και έκαστος ξεχωριστά ως το «Μέρος». 

ΕΠΕΙΔΗ 

(Α) Το άρθρο 4.2 (Παράταση) της Σύμβασης Ανάπτυξης 
Αεροδρομίου (η «ΣΑΑ»), όπως ισχύει, προβλέπει τη δια¬ 
πραγμάτευση για την παράταση της συμβατικής περιό¬ 
δου της ΣΑΑ, όπως ορίζεται ακολούθως, και η παρούσα 
Σύμβαση συνάπτεται με σκοπό την θέση σε ισχύ της εν 
λόγω παράτασης. 

(Β) Κατ'εφαρμογή της 187/06-09-2011 απόφασης της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα¬ 
τικοποιήσεων, μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα 
του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει του άρθρου 4.2 (Παράτα¬ 
ση) της ΣΑΑ, για την παράταση της Συμβατικής Περιόδου 
της εν λόγω σύμβασης έως τις 11 Ιουνίου 2046. 

(Γ) Το ΤΑΙΠΕΔ και η Εταιρεία Αεροδρομίου ξεκίνησαν 
διαπραγματεύσεις για την παράταση της Συμβατικής Πε¬ 
ριόδου προτού συμπληρωθεί διάστημα δέκα (10) ετών 
πριν από τη λήξη της Συμβατικής Περιόδου, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (Παράταση) της ΣΑΑ. 

(Δ) Η σύναψη της παρούσας Σύμβασης εγκρίθηκε από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις 14-09-2018, την 
έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 
Αεροδρομίου στις 27-09-2018, σύμφωνα μετά άρθρα 15, 
19.1 και 20.2 του Καταστατικού, την 700/2018 πράξη 
του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα 


με το άρθρο 9.4 του ν. 3986/2011 και το άρθρο 35.7 του 
ν. 4129/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του 
ν. 4531/2018, καθώς και με την απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. 
(ΦΕΚ Α' ), ενδέχεται δε να χρειαστεί να εγκριθεί από 
την Επιτροπή (όπως ορίζεται ακολούθως) σύμφωνα με 
τον Διαδικαστικό Κανονισμό (όπως ορίζεται ακολούθως). 

(Ε) Στις 19-09-2017 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφη¬ 
μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη για εκούσια 
εκ των προτέρων διαφάνεια, η οποία περιείχε όλες τις 
σχετικές πληροφορίες σε σχέση με την προτεινόμενη 
παράταση της Συμβατικής Περιόδου. 

(ΣΤ) Στις 08-12-2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφη¬ 
μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη για εκούσια 
εκ των προτέρων διαφάνεια, η οποία περιείχε όλες τις 
σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σχέση με 
την προτεινόμενη παράταση της Συμβατικής Περιόδου. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

Άρθρο 1 

Ορισμοί και Ερμηνεία 

1.1 Ορισμοί 

Στην παρούσα Σύμβαση, οι ακόλουθες λέξεις και εκ¬ 
φράσεις έχουν την ακόλουθη έννοια: 

«ΣΑΑ» σημαίνει τη «Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρο¬ 
μίου» που συνήφθη στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995, 
με ισχύ από τις 11 Ιουνίου 1996 και κυρώθηκε με τον 
ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α'), όπως αυτή η σύμβαση έχει 
τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της 
παρούσας. 

«Δάνειο Εταιρείας Αεροδρομίου» σημαίνει δάνειο του¬ 
λάχιστον 625.000.000 ευρώ με περιθώριο, το οποίο δεν 
θα υπερβαίνει τις 450 μονάδες βάσης πλέον ΕΙΙΒΙΒΟΒ,το 
οποίο θα τεθεί στη διάθεση της Εταιρείας Αεροδρομίου 
με την υπογραφή κατάλληλων εγγράφων χρηματοδό¬ 
τησης μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και χρημα¬ 
τοπιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με όρους αγοράς. 

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα 
(εκτός Σαββάτου ή Κυριακής) κατά την οποία οι τράπε¬ 
ζες είναι γενικά ανοιχτές για συναλλαγές στην Ελλάδα 
και είναι επίσης ΗμέραΤΑΒΟΕΤ. 

«Επιτροπή» έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 3.1 
(β) της παρούσας Σύμβασης. 

«ΣυμφωνημένοιΌροι» σημαίνει τους όρους του Δανεί¬ 
ου Εταιρείας Αεροδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 3.1 (ε). 

«Αιρέσεις» έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 3.1 
της παρούσας Σύμβασης. 

«Τίμημα» σημαίνει το ποσό σε ευρώ που είναι πληρω¬ 
τέο από την Εταιρεία Αεροδρομίου στο ΤΑΙΠΕΔ, σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 2.2 και 2.6 της παρούσας Σύμβασης. 

«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» έχει την έννοια που 
ορίζεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας Σύμβασης. 

«Λογαριασμός ΤΑΙΠΕΔ» σημαίνει το λογαριασμό με 
ΙΒΑΝ: ΟΚ1801101040000010447212761 του ΤΑΙΠΕΔ στην 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή κάθε άλλο λογαριασμό 
τον οποίο μπορεί να κοινοποιήσει εγγράφως το ΤΑΙΠΕΔ 
στην Εταιρεία Αεροδρομίου τουλάχιστον επτά (7) Ερ¬ 
γάσιμες Ημέρες πριν από την προβλεπόμενη πληρωμή. 

«Καταληκτική Ημερομηνία» σημαίνει την 20η Δεκεμ¬ 
βρίου 2018 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία 
έως και την 30η Απριλίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 3.7. 
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«Διαδικαστικός Κανονισμός» έχει την έννοια που ορί¬ 
ζεται στο άρθρο 3.1 (β)(ί)(Β) της παρούσας Σύμβασης. 

«Ημέρα ΤΑΚΟΕΤ» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά 
την οποία το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα 
Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (το 
οποίο χρησιμοποιεί μία κοινή πλατφόρμα και τέθηκε σε 
λειτουργία στις 19 Νοεμβρίου 2007) είναι ανοιχτό για τον 
διακανονισμό πληρωμών σε ευρώ. 

«ΣΛΕΕ» έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 3.1 (β) 
(ί)(Α) της παρούσας Σύμβασης. 

1.2 Ερμηνεία 

Στην παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν άλλως συνάγεται 
από τα συμφραζόμενα: 

(α) Οι όροι και οι εκφράσεις με κεφαλαία γράμματα 
που ορίζονται στη ΣΑΑ έχουν το ίδιο νόημα όταν χρη¬ 
σιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν ορί¬ 
ζεται άλλως στην παρούσα ή εάν άλλως συνάγεται από 
τα συμφραζόμενα. 

(β) Οι επικεφαλίδες των άρθρων συμπεριλαμβάνονται 
μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν επηρεάζουν την 
ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης. 

(γ) Η χρήση του ενικού εμπεριέχει τον πληθυντικό και 
αντίστροφα. 

(δ) Κάθε αναφορά σε νόμο, κανόνα ή κανονισμό θα 
ερμηνεύεται ως αναφορά στον εν λόγω νόμο, κανόνα ή 
κανονισμό όπως τροποποιείται και είναι σε ισχύ. 

(ε) Το Παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 2 

Παράταση - Τίμημα- Όροι Πληρωμής 

2.1 Υπό την επιφύλαξη των όρων και αιρέσεων της 
παρούσας Σύμβασης, με ισχύ από την Η μερομηνία Έναρ¬ 
ξης Ισχύος: 

(α) η Συμβατική Περίοδος θα παραταθεί κατά διά¬ 
στημα είκοσι (20) ετών, το οποίο άρχεται στις 12 Ιουνί¬ 
ου 2026 και λήγει στις 11 Ιουνίου 2046 και 

(β) η ΣΑΑ θα τροποποιηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα 
που επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση. 

2.2 Ως τίμημα για την παράταση της Συμβατικής Πε¬ 
ριόδου, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλει, σύμφω¬ 
να με το άρθρο 2.6 κατωτέρω, στο ΤΑΙΠΕΔ ποσό ενός 
δισεκατομμυρίου εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων 
(1.115.000.000) ευρώ (πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ) τοις 
μετρητοίς (το «Τίμημα»). Το ποσό αυτό θα προσαρμό¬ 
ζεται με την προσθήκη ποσού ίσου με 10,30% ετησί- 
ως, το οποίο θα υπολογίζεται αναλογικά σε ημερήσια 
βάση, σε περίπτωση που η καταβολή λάβει χώρα μετά 
την 31-12-2018. 

2.3 Με την επιφύλαξη του άρθρου 2.6 κατωτέρω, η 
καταβολή του Τιμήματος θα πραγματοποιείται από την 
Εταιρεία Αεροδρομίου χωρίς συμψηφισμό, ανταπαίτηση 
ή άλλη έκπτωση εκ μέρους της Εταιρείας Αεροδρομίου. 

2.4 Σε περίπτωση που η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν 
καταβάλει το Τίμημα και/ή τον ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρ¬ 
θρα 2.2 και 2.6 κατά τη σχετική ημερομηνία οφειλής, το 
ΤΑΙΠΕΔ θα δικαιούται, με έγγραφη γνωστοποίηση προς 
την Εταιρεία Αεροδρομίου, να καταγγείλει, λόγω βάσιμης 


αιτίας, την παρούσα Σύμβαση εάν η μη εκπλήρωση δεν 
αποκατασταθεί πλήρως εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημε¬ 
ρών μετά την έγγραφη γνωστοποίηση της μη πληρωμής 
από το ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρεία Αεροδρομίου. Σε περίπτω¬ 
ση καθυστέρησης εκ μέρουςτης Εταιρείας Αεροδρομίου 
να προβεί στην καταβολή κατά την ημερομηνία οφειλής 
αυτής και στο μέτρο που το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει επιλέξει να 
καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση λόγω βάσιμης αιτίας, 
η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υποχρεούται να καταβάλει 
στο ΤΑΙΠΕΔ (α) τόκους υπερημερίας επί του ληξιπρό¬ 
θεσμου ποσού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, σε περίπτωση που η καταβολή λάβει χώρα 
έως και την 31-12-2018 ή (β) τοΤίμημα, προσαρμοσμένο 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2, σε περίπτωση που η καταβο¬ 
λή λάβει χώρα μετά την 31-12-2018, έως την ολοσχερή 
εξόφλησή του, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο 
δεν θα δικαιούνται άλλη αποζημίωση για την εν λόγω 
καθυστέρηση. Σε περίπτωση που το ΤΑΙΠΕΔ επιλέξει να 
καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, το ποσό της ποινι¬ 
κής ρήτρας του άρθρου 2.5 κατωτέρω, θα αποτελεί τη 
μόνη και αποκλειστική αποζημίωση του ΤΑΙΠΕΔ και του 
Ελληνικού Δημοσίου για την εν λόγω αθέτηση πληρω¬ 
μής, ενώ τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και το Ελληνικό Δημόσιο 
παραιτούνται από κάθε άλλο δικαίωμα που ενδέχεται να 
έχουν σε σχέση με την εν λόγω αθέτηση. 

2.5 Εάν η καταγγελία δυνάμει του ως άνω άρθρου 2.4 
επέλθει λόγω αδυναμίας καταβολής του Τιμήματος και/ή 
του ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 2.2 και 2.6, εντός δεκα¬ 
πέντε (15) Εργάσιμων Ημερών από την καταγγελία, η 
Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ ποσό 
εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€ 100.000.000) ως ποινική 
ρήτρα για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής 
του Τιμήματος εκ μέρους της Εταιρείας Αεροδρομίου. 
Συμφωνείται ότι το εν λόγω ποσό είναι δίκαιο και εύλογο 
και αντιστοιχεί στη ζημία που θα υποστούν το ΤΑΙΠΕΔ 
και το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς να είναι αναγκαίο να θε¬ 
μελιωθεί περαιτέρω η ζημία αυτή. 

2.6ΤοΤίμημα υπόκειται σε ΦΠΑ και αποτελεί λειτουρ¬ 
γικό έξοδο της Εταιρείας Αεροδρομίου.ΤοΤίμημα, αφαι- 
ρουμένου του ποσού που ισούται με τον ανακτήσιμο 
ΦΠΑ επί του Τιμήματος (ο οποίος υπολογίζεται σήμερα 
ως ποσοστό 18% επί του Τιμήματος, και θα πρέπει να 
επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου το αργό¬ 
τερο επτά (7) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την καταβολή 
του Τιμήματος) θα καταβληθεί, εκτός και αν η παρούσα 
Σύμβαση καταγγελθεί κατά ή πριν την εν λόγω ημερομη¬ 
νία σύμφωνα με το άρθρο 3.8(δ)(Μ) και με την επιφύλαξη 
του άρθρου 3.3, εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή, εφόσον το Δάνειο 
Εταιρείας Αεροδρομίου δεν έχει υπογράφει κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, εντός τριάντα (30) Εργάσι¬ 
μων Ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, από 
την Εταιρεία Αεροδρομίου στον Λογαριασμό ΤΑΙΠΕΔ με 
την ημερομηνία αξίας να συμπίπτει με την ημερομηνία 
οφειλής. Η καταβολή του εναπομείναντοςτμήματοςτου 
Τιμήματος, το οποίο ισούται με τον ανακτήσιμο ΦΠΑ 
επί του Τιμήματος (ο οποίος υπολογίζεται σήμερα ως 
ποσοστό 18% επί του Τιμήματος, και θα πρέπει να επι- 
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βεβαιωθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου το αργότερο 
επτά (7) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την καταβολή του 
Τιμήματος) θα ανασταλεί έως ότου το ποσό του εν λόγω 
ανακτήσιμου ΦΠΑ επιστραφεί από το Ελληνικό Δημόσιο 
στην Εταιρεία Αεροδρομίου, με τον όρο της υπογραφής 
σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Εται¬ 
ρείας Αεροδρομίου αναφορικά με την αξίωση της Εται¬ 
ρείας Αεροδρομίου περί επιστροφής από το Ελληνικό 
Δημόσιο του ως άνω ΦΠΑ στην Εταιρεία Αεροδρομίου. 
Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα φέρει την πλήρη ευθύνη να 
επιδιώξει εγκαίρως και με τον προσήκοντα τρόπο την 
επιστροφή κάθε πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των τόκων υπερημερίας που προβλέπει 
ο νόμος σε σχέση με τις καθυστερήσεις στην επιστροφή 
φόρων και ειδικότερα του ΦΠΑ. Προς αποφυγή κάθε 
αμφιβολίας, η εκχώρηση του πιστωτικού υπολοίπου του 
ΦΠΑ δυνάμει του παρόντος άρθρου 2.6 θα επεκτείνε- 
ται επίσης στους τόκους υπερη μερίας που προβλέπει ο 
νόμος σε σχέση με τις όποιες καθυστερήσεις στην επι¬ 
στροφή φόρων και ειδικότερα του ΦΠΑ. Προς αποφυγή 
κάθε αμφιβολίας, ο ΦΠΑ επί του Τιμήματος (ο οποίος 
υπολογίζεται σήμερα ως 24%) θα καταβληθεί πλήρως 
από την Εταιρεία Αεροδρομίου στον Λογαριασμό ΤΑΙΠ ΕΔ 
έως και την 15η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού 
μήνα από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 

2.7 Υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας 
Αεροδρομίου να θέτει τα τέλη αεροδρομίου καθ' όλη 
τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, όπως παρατεί- 
νεται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, με τον τρόπο 
και τη μέθοδο που περιγράφονται στο άρθρο 14 (Τέλη 
Αεροδρομίου) της ΣΑΑ και σύμφωνα με την ισχύουσα 
Κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί τελών αεροδρο¬ 
μίου, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει - κατά τη 
θέσπιση των τελών αεροδρομίου - εύλογες προσπάθειες 
προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τη μεταβλητότητα των 
δημοσιευμένων τελών αεροδρομίου της Εταιρείας Αερο¬ 
δρομίου, όπως περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
της Οδηγίας 12/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (όπως έχει ενσωματωθεί στην ελλη¬ 
νική νομοθεσία με το π.δ. 52/2012), υπό την επιφύλαξη, 
μεταξύ άλλων, τυχόν αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς 
(σε επίπεδο εθνικό, ΕΕ ή διεθνές) που επηρεάζουν τους 
όγκους κίνησης, έκτακτων επιπτώσεων ή δεόντως αιτι¬ 
ολογημένων αυξήσεων κόστους και επενδύσεων ή υπό 
την επιφύλαξη αναπροσαρμογών που απαιτούνται για 
την εξισορρόπηση της επίπτωσης των διακυμάνσεων 
του Ταμείου Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτωνπου απορ¬ 
ρέουν από τη σχετική νομοθεσία. 

Συμφωνείται ρητά ότι κάθε μεταβολή για τους προ- 
αναφερθέντες λόγους θα αιτιολογείται εγγράφως από 
την Εταιρεία Αεροδρομίου και θα πραγματοποιείται απο¬ 
κλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις 
διατάξεις που εμπίπτουν στο αντικείμενο της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί τελών αεροδρομίου (Οδηγία 12/2009 
και π.δ. 52/2012, όπως εκάστοτε μπορεί να τροποποιού¬ 
νται ή αντικαθίστανται από άλλη ισοδύναμη Κοινοτική 
και εθνική νομοθεσία προς τούτο). 


Άρθρο 3 

Έναρξη Ισχύος - Αιρέσεις 

3.1 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Μερών 
δυνάμει του άρθρου 2 της παρούσας Σύμβασης, υπό 
την επιφύλαξη του άρθρου 3.8 ακολούθως, θα τεθούν 
σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία θα πληρωθεί 
ή θα αρθεί η τελευταία από τις ακόλουθες αιρέσεις (οι 
«Αιρέσεις») (προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, μια Αίρε¬ 
ση μπορεί να αρθεί μόνο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας 
μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Εταιρείας Αεροδρομίου) (η 
«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»): 

(α) το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα έχει κυρώσει διά νόμου 
την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 (Τρο¬ 
ποποίηση) της ΣΑΑ, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 4.2 
με την παρ. Α.5 του Παραρτήματος της παρούσας Σύμ¬ 
βασης, και ο εν λόγω νόμος θα έχει δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, 

(β) η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (η «Επιτροπή»): 

(ί) Είτε: 

(Α) θα έχει κοινοποιήσει σε ένα Μέρος, σε μορφή και 
με όρους που είναι ευλόγως ικανοποιητικοί για το ΤΑΙΠΕΔ 
και την Εταιρεία Αεροδρομίου, ότι η παρούσα Σύμβαση 
δεν συνεπάγεται ενίσχυση για τους σκοπούς των άρ¬ 
θρων 107 έως 109 (συμπεριλαμβανομένων) της Συνθή¬ 
κης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η «ΣΛΕΕ») 
ή άλλως δεν χρειάζεται να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 
(μέσω εξαιρέσεων κατά κατηγορίες ή άλλως) είτε 
(Β) θα έχει εκδώσει ανεπιφύλακτη απόφαση, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου (ο 
«Διαδικαστικός Κανονισμός») ότι η παρούσα Σύμβαση 
δεν συνεπάγεται ενίσχυση για τους σκοπούς των άρ¬ 
θρων 107 έως 109 (συμπεριλαμβανομένων) της ΣΛΕΕ 
ή ότι, στο μέτρο που η παρούσα Σύμβαση συνεπάγεται 
ενίσχυση, η ενίσχυση αυτή είναι συμβατή με την εσω¬ 
τερική αγορά, 

και, σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω γνωστοποίηση ή 
απόφαση δεν θα απαιτεί, ούτε θα έχει δοθεί με βάση, 
οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης ή άλλη προϋ¬ 
πόθεση ή υποχρέωση, με εξαίρεση τυχόν τροποποίηση, 
προϋπόθεση ή υποχρέωση που δεν σχετίζεται με το Τί¬ 
μημα και που είναι ευλόγως ικανοποιητική για το ΤΑΙΠΕΔ 
και την Εταιρεία Αεροδρομίου, 

(Μ) θα έχει εκδώσει απόφαση υπό προϋποθέσεις σύμ¬ 
φωνα με τον Διαδικαστικό Κανονισμό σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση υπό όρους που είναι ευλόγως ικανο¬ 
ποιητικοί για τοΤΑΙΠΕΔ και την Εταιρεία Αεροδρομίου ή 
(ίϋ) δεν θα έχει εκδώσει κάποια απόφαση σε σχέση 
με την παρούσα Σύμβαση εντός του διαστήματος που 
ορίζεται στον Διαδικαστικό Κανονισμό και, σύμφωνα 
με αυτόν, το ΤΑΙΠΕΔ (α) θα έχει επιδώσει προηγούμενη 
γνωστοποίηση στην Επιτροπή ότι θα εφαρμόσει το κοι- 
νοποιηθέν μέτρο και (β) μετά από διάστημα δεκαπέντε 
(15) Εργάσιμων Ημερών (όπως ορίζεται για τους σκο¬ 
πούς του Διαδικαστικού Κανονισμού) η Επιτροπή δεν 
θα έχει λάβει καμία απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 4.6 
του Διαδικαστικού Κανονισμού, 
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(γ) η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχα¬ 
νίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Επιτροπής θα 
έχει επιβεβαιώσει στοΤΑΙΠΕΔ, με τρόπο και υπό όρους 
που είναι ευλόγως ικανοποιητικοί για το ΤΑΙΠΕΔ και την 
Εταιρεία Αεροδρομίου, ότι η σύναψη της παρούσας Σύμ¬ 
βασης δεν απαιτεί νέα διαδικασία ανάθεσης, 

(δ) οι εγκρίσεις που απαιτούνται να έχουν ληφθεί από 
την Εταιρεία Αεροδρομίου σε σχέση με την παρούσα 
Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων που 
αφορούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας 
Σύμβασης, θα έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (η «ΕΤΕ») και 

(ε) η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει επιβεβαιώσει στο 
ΤΑΙΠΕΔ έως και την 30-09-2018 (ή οποιαδήποτε μεταγε¬ 
νέστερη ημερομηνία συμφωνείται μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ 
και της Εταιρείας Αεροδρομίου) τη δέσμευση χρημα¬ 
τοπιστωτικών ιδρυμάτων (βάσει όρων αποδεκτών από 
την Εταιρεία Αεροδρομίου (οι «Συμφωνημένοι Όροι»), 
οι οποίοι θα είναι ισχυροί έως και την 31-12-2018 και 
θα έχουν εγκριθεί από τις επιτροπές των χρη ματοπιστω- 
τικών ιδρυμάτων) να παράσχουν το Δάνειο Εταιρείας 
Αεροδρομίου. 

Όποτε κάποια τροποποίηση της Σύμβασης ή προϋ¬ 
πόθεση ή υποχρέωση σχετική με απόφαση ή γνωστο¬ 
ποίηση της Επιτροπής, όπως παρατίθεται στις ως άνω 
παραγράφους (β)(ί) ή (β)(ϋ) (πλην τροποποίησης ή 
προϋπόθεσης που αφορά στο Τίμημα), είναι ευλόγως 
ικανοποιητική για το ΤΑΙΠΕΔ και την Εταιρεία Αεροδρο¬ 
μίου, έκαστο Μέρος, υπό την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία 
Αεροδρομίου θα λάβει κάθε απαιτούμενη έγκριση από 
την ΕΤΕ, θα συναινέσει σε όσες αλλαγές της Σύμβασης 
είναι απαραίτητες συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, 
της σύναψης κάθε απαραίτητου τροποποιητικού συμφω¬ 
νητικού με στόχο την εφαρμογή, την ικανοποίηση ή τη 
συμμόρφωση με κάθε τέτοια τροποποίηση, προϋπόθεση 
ή υποχρέωση. 

3.2 Εκτός και αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 3.4, έκαστο 
Μέρος θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκει- 
μένου να εξασφαλίσει ότι οι Αιρέσεις θα εκπληρωθούν 
το συντομότερο δυνατό (και σε κάθε περίπτωση, έως 
και την Καταληκτική Ημερομηνία). 

3.3 Με την παρούσα συμφωνείται ότι, με την επιφύ¬ 
λαξη του άρθρου 2.4 ανωτέρω, στην περίπτωση που: 

(α) η καταβολή του Τιμήματος δεν λάβει χώρα λόγω 
του γεγονότος ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απο¬ 
σύρουν τη δέσμευσή τους για οποιονδήποτε λόγο ο 
οποίος αποδίδεται στην Εταιρεία Αεροδρομίου και 
(β) όλες οι Αιρέσεις [με την εξαίρεση της Αίρεσης 3.1 
(α)] έχουν πληρωθεί ή αρθεί και 
(γ) η Σύμβαση έχει υποβληθεί προς κύρωση στο Ελ¬ 
ληνικό Κοινοβούλιο και 

(δ) η Σύμβαση καταγγέλλεται από οιοδήποτε των Με¬ 
ρών σύμφωνα με το άρθρο 3.8(δ)(ϋ), 
η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλει στοΤΑΙΠΕΔ, 
εντός δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών απάτην καταγ¬ 
γελία, ποσό σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 40.000.000). 
Η εν λόγω αποζημίωση αντιστοιχεί στη ζημία που θα 
υποστούν το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη 
θέση σε ισχύ της Σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαίο να 


θεμελιωθεί περαιτέρω η ζημία αυτή, ενώ τόσο το ΤΑΙΠΕΔ 
όσο και το Ελληνικό Δημόσιο, κατόπιν της καταβολής 
της ως άνω αποζημίωσης, παραιτούνται από κάθε άλλο 
δικαίωμα που ενδέχεται να έχουν τώρα ή στο μέλλον να 
ζητήσουν επιπλέον αποζημίωση απάτην Εταιρεία Αερο¬ 
δρομίου σε σχέση με τη μη θέση σε ισχύ της Σύμβασης. 

3.4 Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα ενεργεί με καλή πίστη 
και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
(α) να εκταμιευτεί επιτυχώς το Δάνειο Εταιρείας Αερο¬ 
δρομίου και (β) να υποβάλλει στην ΕΤΕ, όσο το δυνατόν 
συντομότερα, όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου 
η ΕΤΕ να παράσχει τις σχετικές εγκρίσεις, πληροφορώ¬ 
ντας το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την ημερομηνία υποβολής 
στην ΕΤΕ και ακολούθως θα ανταποκρίνεται έγκαιρα σε 
οποιοδήποτε αίτημα της ΕΤΕ αναφορικά με επιπλέον 
πληροφορίες που απαιτούνται από την ΕΤΕ σε σχέση 
με τις εγκρίσεις. 

Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα ετοιμάσει αρχείο με όλα τα 
έγγραφα, αλληλογραφία και πληροφορίες που σχετίζο¬ 
νται με τις προσπάθειές της να εκταμιευτεί επιτυχώς το 
Δάνειο Εταιρείας Αεροδρομίου και να λάβει τις εγκρίσεις 
της ΕΤΕ, το οποίο θα μπορεί να παρασχεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ 
εφόσον ζητηθεί. 

3.5 Έκαστο Μέρος θα ενημερώνει αμελλητί τα άλλα 
Μέρη αμέσως μόλις πληροφορείται ότι οποιαδήποτε 
από τις Αιρέσεις έχει ικανοποιηθεί ή εκπληρωθεί. Τα 
Μέρη θα επιβεβαιώνουν την επέλευση της Ημερομηνί¬ 
ας Έναρξης Ισχύος δυνάμει πρωτοκόλλου που θα υπο¬ 
γράψουν. 

3.6Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Αιρέσεις αποτελούν 
αναβλητικές αιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 201 του 
Ελληνικού Αστικού Κώδικα και η μη πλήρωση ή μη ικα¬ 
νοποίηση κάποιας εξ αυτών θα έχει τις επιπτώσεις που 
ορίζονται στην εν λόγω διάταξη. 

3.7 Η Καταληκτική Ημερομηνία μπορεί να επεκταθεί 
κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΤΑΙΠΕΔ έως 
και την 30-04-2019, εκτός και αν η Εταιρεία Αεροδρομί¬ 
ου ενημερώσει το ΤΑΙΠΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) 
ημερών πριν την 20-12-2018 ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα δεν θα επεκτείνουν την ισχύ των Συμφωνη- 
μένων Όρων αναφορικά με το Δάνειο Εταιρείας Αερο¬ 
δρομίου, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης 
του επιπλέον ποσού το οποίο θα προστεθεί στο Τίμη¬ 
μα σύμφωνα με το άρθρο 2.2 ανωτέρω κατά τη λήξη 
της εν λόγω επεκταθείσας περιόδου. Διευκρινιστικά 
αναφέρεται, ότι κατ' εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου η ως άνω επέκταση ήδη έλαβε χώρα δυνάμει 
της 38490/19-12-2018 επιστολής του ΤΑΙΠΕΔ, που υπο¬ 
γράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, προς 
τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. 

3.8 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί: 

(α) με αμοιβαία συμφωνία των Μερών, 

(β) με έγγραφη κοινοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ ή την 
Εταιρεία Αεροδρομίου εάν η πλήρωση οιασδήποτε των 
Αιρέσεων 3.1 (α) έως 3.1 (δ) δεν έχει επέλθει έως την Κα¬ 
ταληκτική Ημερομηνία ή σε κάθε άλλη μεταγενέστερη 
ημερομηνία που έχουν αμοιβαία συμφωνήσει το ΤΑΙΠΕΔ 
και η Εταιρεία Αεροδρομίου ή 
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(γ) σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 2.4 ή 

(δ) από οποιοδήποτε Μέρος, 

(ί) εφόσον η Αίρεση 3.1 (ε) δεν έχει πληρωθεί έως και 
την 30-09-2018 (ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημε¬ 
ρομηνία συμφωνηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και την Εταιρεία 
Αεροδρομίου) ή 

(ϋ) εφόσον το Δάνειο Εταιρείας Αεροδρομίου κατά 
τους Συμφωνημένους Όρους σύμφωνα με την Αίρε¬ 
ση 3.1 (ε) δεν συνομολογηθεί ή η σχετική χρηματοδό¬ 
τηση δεν είναι διαθέσιμη στην Εταιρεία Αεροδρομίου. 

Άρθρο 4 

Τελικές Διατάξεις 

4.1 Εάν πριν από τις 11 Ιουνίου 2026 η παρούσα Σύμβα¬ 
ση καταστεί άκυρη για οποιονδήποτε λόγο σε ουσιώδη 
βαθμό ή καταστεί μη εφαρμόσιμη, το Ελληνικό Δημόσιο 
θα πρέπει να καταβάλει αμέσως στην Εταιρεία Αεροδρο¬ 
μίου ποσό ίσο με το Τίμημα, συμπεριλαμβανομένου του 
μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ που δεν έχει συμψηφιστεί και έχει 
καταβληθεί από την Εταιρεία Αεροδρομίου στο ΤΑΙΠΕΔ 
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. 

4.2 Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας: 

(α) η απαίτηση της Εταιρείας Αεροδρομίου για επι¬ 
στροφή του Τιμήματος ή μέρους αυτού σύμφωνα με το 
άρθρο 4.1 θα θεωρείται ότι είναι εκκαθαρισμένη και 

(β) εφόσον η καταγγελία της Σύμβαση λάβει χώρα 
(ί) σύμφωνα με το άρθρο 3.8(δ)(ί) ή (η), σύμφωνα με το 
άρθρο 3.8(δ)(ϋ) για λόγους οι οποίοι αποδίδονται στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και είναι εκτός του ελέγχου 
της Εταιρείας Αεροδρομίου, η οποία θα έχει καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια και θα έχει ενεργήσει με καλή 
πίστη, το ΤΑΙΠΕΔ καιτο Ελληνικό Δημόσιο παραιτούνται 
ανέκκλητα από κάθε δικαίωμα να ζητήσουν οιαδήποτε 
αποζημίωση ή ποινική ρήτρα σε σχέση με την Σύμβα¬ 
ση, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής ρήτρας που 
προβλέπεται στο άρθρο 2.5 και το άρθρο 3.3 κατά της 
Εταιρείας Αεροδρομίου. 

4.3ΤοΤΑΙΠΕΔ και η Εταιρεία Αεροδρομίου εγγυώνται 
ότι κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης δεν 
γνωρίζουν να έχει εγερθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο 
οποιαδήποτε νομική ένσταση ενώπιον αρμόδιων δικα¬ 
στηρίων ή διοικητικών φορέων κατά της σύναψης της 
παρούσας Σύμβασης δυνάμει οποιοσδήποτε διάταξης 
της ελληνικής ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 


4.4 Η παρούσα Σύμβαση περιέχει την πλήρη συμφω¬ 
νία μεταξύ των Μερών αναφορικά με την παράταση της 
Συμβατικής Περιόδου δυνάμει του άρθρου 4.2 (Παράτα¬ 
ση) της ΣΑΑ και υπερισχύει κάθε προγενέστερης συμφω¬ 
νίας μεταξύ των Μερών αναφορικά με την παράταση της 
Συμβατικής Περιόδου, και δη της σύμβασης παράτασης 
της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, η οποία υπε- 
γράφη μεταξύ των Μερών την 30η Σεπτεμβρίου 2017 
και αντικαθίσταται με την παρούσα Σύμβαση. Ωστόσο, 
διευκρινίζεται ότι, εάν η παρούσα Σύμβαση καταγγελθεί, 
η ΣΑΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή αλλά 
ωσάν να μην είχαν τεθεί ποτέ σε ισχύ οι τροποποιήσεις 
αυτής που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας 
Σύμβασης. 

4.5 Κάθε Μέρος θα βαρύνεται με τα δικά του έξοδα και 
δαπάνες σε σχέση με την κατάρτιση, εκτέλεση και εκπλή¬ 
ρωση της παρούσας Σύμβασης συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, οποιωνδήποτε και όλων των επαγγελματικών 
αμοιβών και χρεώσεων των συμβούλων του. 

4.6 Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται στα ελληνικά και 
τα αγγλικά και αμφότερα τα κείμενα θα έχουν την ίδια 
ισχύ και εγκυρότητα. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται 
και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλη¬ 
νικής Δημοκρατίας. 

4.7 Οι διατάξεις των άρθρων 32.4 (Συμψηφισμός), 40 
(Ένδικα Βοηθήματα, Παραιτήσεις,Τροποποιήσεις και Συ¬ 
ναινέσεις), 42 (Μερική Ακυρότητα), 43 (Γνωστοποιήσεις) 
και 44 (Επίλυση Διαφορών) της ΣΑΑ θα ισχύουν τηρου- 
μένων των αναλογιών για την παρούσα Σύμβαση και 
θα είναι απολύτως δεσμευτικές για τα Μέρη. Οι εν λόγω 
διατάξεις μαζί με τις διατάξεις των άρθρων 2.5, 2.6, 3.3 
και 4 (Τελικές Διατάξεις) (πλην του ως άνω άρθρου 4.3) 
της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνουν εν ισχύ μετά 
την καταγγελία ή ακύρωση της παρούσας Σύμβασης. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη υπέγραψαν την 
παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα κατά την ημέ¬ 
ρα και το έτος που αναγράφονται στην αρχή και κάθε 
Μέρος έλαβε ένα (1) πρωτότυπο. 

ΓιατοΤαμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου Α.Ε. 

Για το Ελληνικό Δημόσιο 

Για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. 
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Παράρτημα 

Τ ροποποιήσεις της ΣΑΑ 

Α. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας 
Σύμβασης, η ΣΑΑ τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο άρθρο 1.1 (Ορισμοί) προστίθενται οι ακόλουθοι 
ορισμοί ως εξής: 

α. Μετά τον ορισμό «Ημερομηνία Έναρξης» προστί¬ 
θεται ο ορισμός ««Ημερομηνία Παράτασης» σημαίνει 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, όπως ορίζεται στη 
Σύμβαση Παράτασης.». 

β.Μετάτον ορισμό «Σύμβαση Μεταβίβασης Διαχείρισης» 
προστίθεται ο ορισμός ««Σύμβαση Παράτασης» σημαίνει 
τη σύμβαση που υπεγράφη την ανάμεσα στο Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., το 
Ελληνικό Δημόσιο και την Εταιρεία Αεροδρομίου, η οποία 
ορίζει τους όρους παράτασηςτης Συμβατικής Περιόδου.». 

γ. Μετά τον ορισμό «Τεχνικές Περιγραφές» προστίθεται 
ο ορισμός ««Τίμημα Παράτασης» σημαίνει τοΤίμημα που 
θα καταβληθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση Παράτασης (και 
όπως ορίζεται σε αυτή) με αντάλλαγμα την παράταση 
της Συμβατικής Περιόδου.». 

2. Όλες οι αναφορές της ΣΑΑ στη Συμβατική Περίοδο ή 
οι αναφορές στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου θα απο¬ 
τελούν αναφορές σε περίοδο 50 ετών μετά την Ημερο¬ 
μηνία Έναρξης και όλες οι αναφορές της ΣΑΑ στις λέξεις 
«τριακοστός» και «30» θα είναι αναφορές στις λέξεις «πε¬ 
ντηκοστός» και «50» αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένης, 
προς αποφυγή αμφιβολιών, της αναφοράς στο άρθρο 4.1 
(Συμβατική Περίοδος) και στην τρίτη γραμμή της παρα¬ 
γράφου (4) του μέρους (Α) (Αμοιβή) του Παραρτήματος 
2 (Αμοιβή για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων) της ΣΑΑ. 

3. Το άρθρο 4.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Συμβατική Περίοδος: Η Συμβατική Περίοδος θα είναι 

διάρκειας 50 ετών από την Ημερομηνία Έναρξης ή μέχρις 
ότου η παρούσα Σύμβαση λήξει ή άλλως καταγγελθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της.». 

4. Το άρθρο 4.2 καταργείται. 

5. Το άρθρο 4.3 αναριθμείται σε 4.2 και στο τέλος του 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η ΣΑΑ δεν μπορεί να 
παραταθεί πέραν της 11 ης Ιουνίου 2046.». 

6. Το άρθρο 5.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα, η πα¬ 
ρούσα Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση της κύρωσης της 
σύμφωνα με το άρθρο 6.1 (Ημερομηνία Έναρξης) στην 
αρχική της μορφή και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 όσον 
αφορά την τροποποίηση αυτής με τη Σύμβαση Παράτα¬ 
σης, θα υπερισχύει παντός Ελληνικού νόμου, γενικής ή 
ειδικής φύσεως, εν ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης 
και κατά την Ημερομηνία Παράτασης, εκτός αν και κατά 
το μέτρο που ο εν λόγω νόμος θεσπίζεται για την εκτέλε¬ 
ση ή εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου ή οποιοσδήποτε 
υποχρέωσης που πηγάζει από διεθνή συνθήκη.». 

7. Το άρθρο 5.2(ί) αντικαθίσταται ως εξής: 

«συμβαίνει πριν από την τεσσαρακοστή επέτειο της 

Έναρξης Λειτουργίας του Αεροδρομίου και, προ της ημε¬ 
ρομηνίας αυτής, ουσιωδώς και αμέσως αυξάνει το κό¬ 
στος κατασκευής της Εταιρείας Αεροδρομίου σύμφωνα 
με την Εξειδικευμένη Σύμβαση Κατασκευής που αναφέ¬ 


ρεται στο Παράρτημα 14 παράγραφος 1 (Εξειδικευμένες 
Συμβάσεις) και/ή έχει ουσιώδεις και άμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις στα έσοδα της Εταιρείας Αεροδρομίου.». 

8. Το άρθρο 7.2.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το Ελληνικό Δημόσιο συνιστά με την παρούσα επι¬ 
καρπία υπέρ της Εταιρείας Αεροδρομίου για τη διάρκεια 
της Συμβατικής Περιόδου (η οποία, προς αποφυγή αμφι¬ 
βολιών, ορίζεται σε 50 έτη από την Ημερομηνία Έναρξης) 
επί ολοκλήρου του Ακινήτου και επί όλων των κτιρίων, 
κατασκευών, εγκαταστάσεων και λοιπών εμπραγμάτων 
και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που θα ευρίσκο- 
νται εκάστοτε στο Ακίνητο («Προσθήκες Επικαρπίας»). 
Η Εταιρεία Αεροδρομίου, σαν Επικαρπωτής, θα έχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως και κατοχής του Ακινή¬ 
του καιτων Προσθηκών Επικαρπίας για οποιαδήποτε χρή¬ 
ση, δραστηριότητα ή εργασία που επιτρέπεται σύμφωνα 
με το άρθρο 2.2.4 (Εταιρεία Αεροδρομίου και Μέλη της 
Κοινοπραξίας) ή το άρθρο 3.1 (Χορήγηση Δικαιωμάτων). 
Οποιαδήποτε χρήση του Ακινήτου ή/καιτων Προσθηκών 
Επικαρπίας όπως επιτρέπεται κατά την παρούσα Σύμβαση 
ή σύμφωνα με αυτή θα είναι και θα ερμηνεύεται πάντοτε 
ότι είναι σύμφωνη με τα άρθρα 1142 και 1148 του Αστι¬ 
κού Κώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια 
χρήση, δραστηριότητα ή εργασία θα αξιοποιεί και δεν θα 
παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδή- 
ποτε χρόνο τη μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε 
λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση ή/και ανάπτυ¬ 
ξη του Αεροδρομίου όπως προβλέπεται στο Χωροταξικό 
Σχέδιο ή το Σχέδιο Ανάπτυξης και υπό την περαιτέρω προ¬ 
ϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια χρήση, δραστηριότητα ή 
εργασία θα συμμορφώνεται από κάθε άποψη και θα είναι 
σύμφωνη με το εκάστοτε ισχύον και εφαρμοστέο δίκαιο.». 

9. Το άρθρο 11.2.9 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατανομή Κυκλοφορίας, Κίνηση Αεροσκαφών και 

Δυναμικότητα: Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την 
υποχρέωση ότι, αν η άσκηση των εξουσιών του που 
επιδιώκουν κατά περίπτωση σύμφωνα με το Ελληνικό 
Δίκαιο (εκτός από τους νόμους που θεσπίζονται για την 
εκτέλεση ή για να θέσουν σε εφαρμογή Κοινοτικό Δίκαιο 
ή οποιαδήποτε υποχρέωση που απορρέει από διεθνή 
συνθήκη): (α) να καθορίσουν κατηγορίες ή περιγραφές 
εναέριας κυκλοφορίας στις οποίες επιτρέπεται σύμφω¬ 
να με το ως άνω Δίκαιο να χρησιμοποιούν το Αεροδρό¬ 
μιο, (β) να επιβάλλουν απαγορεύσεις ή περιορισμούς 
σε σχέση με τη χρήση του Αεροδρομίου από εναέρια 
κυκλοφορία κάθε κατηγορίας ή περιγραφής που καθο¬ 
ρίζονται στο εν λόγω Δίκαιο, ή (γ) να επιβάλλουν περιο¬ 
ρισμούς στις κινήσεις των αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο 
ή κατ' άλλον τρόπο να περιορίσουν την ικανότητα στο 
Αεροδρόμιο, αυξήσουν ουσιωδώςτις υποχρεώσεις ή τις 
ευθύνες της Εταιρείας Αεροδρομίου ή, για τα πρώτα 40 
έτη μετά την Έναρξη της λειτουργίας του Αεροδρομίου, 
έχουν ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα της 
Εταιρείας Αεροδρομίου, θα αποζημιώσει την Εταιρεία 
Αεροδρομίου για κάθε απώλεια, κόστος, δαπάνη, ευθύνη 
ή ζημία που υπέστη ή στις οποίες υποβλήθηκε σαν άμε¬ 
ση συνέπεια αυτών, εκτός εάν νόμος που συνεπάγεται 
ουσιαστικώς παρόμοια αποτελέσματα ισχύει σε δύο ή 
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περισσότερα άλλα Κράτη - Μέλη της Κοινότητας ή τυγ¬ 
χάνει εφαρμογής ή επηρεάζει κατά ουσιωδώς παρόμοιο 
τρόπο όλα τα διεθνή αεροδρόμια στην Ελλάδα.». 

10. Το άρθρο 14.8.3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«την απόσβεση κατά την εν λόγω περίοδο όλων των 
περιουσιακών στοιχείων που κατανέμονται στις Αερο¬ 
πορικές Δράστη ριότητες σύμφωνα με τα άρθρο 14.9.2., 
τα οποία η Εταιρεία Αεροδρομίου χαρακτηρίζει στους 
λογαριασμούς της ως υποκείμενα σε απόσβεση, συμπε- 
ριλαμβανομένης, προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, της 
απόσβεσης του Τιμήματος Παράτασης για την παράταση 
της Συμβατικής Περιόδου, της απόσβεσης αυτής πραγ¬ 
ματοποιούμενης για κάθε σχετικό περιουσιακό στοιχείο 
σε απευθείας συνάρτηση με την προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου όπως ευλό- 
γως προσδιορίζεται από την Εταιρεία Αεροδρομίου.». 

11. Το άρθρο 14.8.4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«τον τόκο που πληρώνεται κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω χρονικής περιόδου επί της αναλογίας της οφειλής 
της Εταιρείας Αεροδρομίου που κατανέμεται στις Αερο¬ 
πορικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 14.9.3 
(συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή κάθε αμφιβολί¬ 
ας, του Δευτερεύοντος Χρέους και οποιωνδήποτε δευτε- 
ρευόντων δανείων που παρασχέθηκαν από το Ελληνικό 
Δημόσιο στην Εταιρεία Αεροδρομίου και κάθε οφειλής 
που θα αναλάβει η Εταιρεία Αεροδρομίου σε σχέση με 
το Τίμημα Παράτασης για την παράταση της Συμβατικής 
Περιόδου) και». 

12. Στο άρθρο 14.9.2 (β), μετά την ενότητα (Μ) προστί¬ 
θεται νέα ενότητα (ίϋ) ως εξής: 

«(ίϋ) σε σχέση με το Τίμημα Παράτασης, θα καταλο¬ 
γιστεί μεταξύ των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και 
άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ίδια αναλογία με 
την Αμοιβή για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων.». 


13. Το άρθρο 14.9.3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«το τμήμα εκείνο των τόκων που καταβάλλονται από 
την Εταιρεία Αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της σχε¬ 
τικής χρονικής περιόδου και αφορά (α) οποιαδήποτε 
οφειλή λόγω χρηματικού δανείου που συνήφθη για 
την προμήθεια, απόκτηση, κατασκευή, συντήρηση, 
επισκευή, ανανέωση και λειτουργία των περιουσια¬ 
κών στοιχείων που καταλογίζονται στις Αεροπορικές 
Δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 14.9.2, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου, προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, του 
Τιμήματος Παράτασης για την παράταση της Συμβα¬ 
τικής Περιόδου που καταλογίζεται στις Αεροπορικές 
Δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 14.9.2, ή (β) 
την καθαρή οφειλή που συνήφθη από τη χρηματοδό¬ 
τηση της αναλογίας των γενικών εξόδων της Εταιρείας 
Αεροδρομίου που καταλογίσθηκαν σε Αεροπορικές 
Δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 14.9.4, θα κα¬ 
ταλογίζεται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες, υπό τον 
όρο ότι οποιοσδήποτε τόκος που καταβάλλεται για ή 
λόγω της προπληρωμής ή επιτάχυνσης των πληρωμών 
οποιοσδήποτε οφειλής δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά 
τον χρόνο της προπληρωμής ή επιτάχυνσης των πλη¬ 
ρωμών κατά το μέτρο που ο τόκος αυτός υπερβαίνει το 
ποσό του τόκου το οποίο θα ήταν πληρωτέο εάν δεν 
ελάμβανε χώρα τοιαύτη προπληρωμή ή επιτάχυνση, 
αλλά αντ'αυτού θα μεταφέρεται και θα λαμβάνεται υπό¬ 
ψη όταν και κατά το μέτρο που τόκος θα ήταν πληρωτέ¬ 
ος σε σχέση με την εν λόγω οφειλή χωρίς προπληρωμή 
ή επιτάχυνση αυτής.». 

Β. Εν είδει επιβεβαίωσης, κάθε αναφορά της ΣΑΑ σε 
Ε<:υ) θα θεωρείται αναφορά σε ευρώ. 

Γ. Με εξαίρεση τις τροποποιήσεις που ορίζονται στο 
παρόν Παράρτημα, όλες οι άλλες διατάξεις της ΣΑΑ πα¬ 
ραμένουν αμετάβλητες και ισχύουν πλήρως. 
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“ΑΙΡΡΟΡΤ ΟΕνΕίΟΡΜΕΝΤ ΑΟΡΕΕΜΕΝΤ” ΕΧΤΈΝ5ΙΟΝ ΑΟΡΕΕΜΕΝΤ 

ΤΒί5 ΑίφΟΓί ΟθνθΙορηιβηΙ Α§ΓθθΓηβηΙ θχΦηδίοη 3§ΓθθΓηθηί (ΙΒθ “Α§ΓθθΐτΐθηΙ”), ν/ΒιοΒ 3Γηθηςί5 3ης1 

Γθρΐ30θ5 ΙΒθ ΑίφΟΓί ΟθνθΙορηίθηΙ Α§ΓθβΓηθηΙ θχΦηδίοη 3§ΓββΓηθηΙ ά3ΐβά 30 δθρΦΓηΒθΓ 2017, 15 

5ί§ηβς| ίΒΐ5 ςΐ3Φ, ίη ΑΙΒθπβ, Βθίν/θθη: 

(1) “ΗεΙΙθηι'ς ΡθρυΒΙίς: ΑβϊθΙ ΟθνθΙορΓηθηΙ Ευης] 5.Α.”, 3 δοοίθΐέ 3ηοηγιηθ ίη<:οφθΓ3φς] 3ηοΙ 
ορβΓ3ΐίη§ υηςΙθΓ ΙΒθ ΐ3ν/5 οί ΙΒθ ΗθΙΦηίθ ΡθρυΒΙίς; ννϊϊΐη θθφθΓ3Φ Γθ§ί5ΐΓ3ϊίοη ηυιηΒθΓ 
117034801000, Φχ Γ6§ΐ5ΐΓ3ΐίοη ηυηιΒθΓ 997471299 3ηοΙ Γθ§ί5ΦΓθςί 5θ3ί ίη ΑΙΒθπβ, Ογθθοθ (1 
ΚοΙοΚοΦοηί 3η<1 δφςΐίου 51 γθθΙ) (ΙΒθ “ΗΡΑΟΕ”), άυΐγ ΓθρΓθδθηΦς] ίοΓ ΙΒθ ρυφ05θ5 οί ίΒί5 
Α§ΓθθΓηβηΙ Βγ ΙΒθ 0Β3ίπη3η οί ΙΒθ Βο3γο1, Μγ. Απ5ΐίς1ί5 Χβηοίοϊ; 

(2) ΤΒθ ΗθΙΙθηίθ ΡθρυΒΙίς (ΙΒθ “ΟγθθΚ 5ΦΦ), άυΐγ ΓθρΓθδθηΦς] ίοΓ ΙΒθ ρυφ05θ5 οί ίΒί5 

Α§ΓθθΓηθηΙ Βγ ΙΒθ ΜίηίδΦΓ οί Ηη3ηοο, ρυΓ5ϋ3ηί ίο ΙΒθ ςίθοίδίοη οί ΙΒθ 

ΟονθΓΠΓηθηί ΟουηοίΙ ίος ΕοοηοΓηίο ΡοΙίογ (Ο.Ο.Ε.Ρ.) (ΕΕΚ Α’ ); 3ηοΙ 

(3) “ΑΙΒθπβ ΙηίθΓη3ίίοη3ΐ ΑίφΟΓί 5.Α.”, 3 ϊοα'θΐέ 3ηοηγιηθ ίη<:οφθΓ3φς] 3ηςί ορθΓ3ίίη§ υηςΙθΓ 
Ιίιβ ΐ3ν/5 οί ίίΐθ ΗθΙΦηίθ ΡθρυΒΙίθ ννίίΒ θθφθΓ3Φ Γθ§ί5ΐΓ3ίίοη ηυιηΒθΓ 002229601000, 13Χ 
Γθ§ΐ5ΐΓ3ίίοη ηυηιΒθΓ 094440299 3ης] Γθ§ί5ΦΓθς] 5θ3ί 3ί ίίιο Μυηίοίρ3ΐίίγ οί 5ρ3ί3 (ίίιο 
“ΑίφΟΓί Οοιτιρβηγ”), ςΐυΐγ ΓθρΓθΒθηΦς] ίος ΙΒθ ρυφ05θ5 οί ίΒΐ5 Α§ΓθθΓηβηί Βγ ΙΒθ 0Μ3ΐΓΓη3η 
οί ΙΒθ ΒοβΦ, Μγ. ΟίιτπΙποδ ΟίΓηίΙπου, Ιίιο \Λθθ 0Μ3ΪΓΓη3η, Μγ. ΗοΙ§θγ ϋηΚν/θίΙθΓ, 3ης] ΙΒθ 
ΟΒίθί Εχθουίίνθ ΟίίίοβΓ, Μγ. Υί3ηηί5 Ρ3Γ35θΒί5. 

Ιη ΙΙίιβ Α§ΓθθΓηβηΙ, ΙΙίθ ΗΡΑϋΕ, ΙΙίθ ΟγθθΚ 5ΦΦ 3ης) ίίιο ΑίφΟΓί 0οηιρ3ηγ βΙίβΙΙ Βθ ]θίηίΙγ ΓθίθΓΓθς] ίο 

35 ΙΒθ “Ρ3ΓΙΪΘ5” 3ης] ίης]ίνίς]υ3ΐΙγ 35 3 “ΡβΓίγ”. 

ΝΜΗΕΡΕΑ5 

(Α) ΑγΙϊθΦ 4.2 (ΕχΦηδίοη) οί ΙΒθ ΑιΥροΓί ΟθνθΙορΓηοηί Α§ΓθθΓηθηΙ (ΙΒθ “ΑϋΑ”), 35 ίη Φγθθ, 
θοηΦιτιρΦΦδ ίίιο ηθ§οίί3ΐίοη οί 3η θχΦηδίοη ίο ΙΙίθ Ιθγπί οί ίίιο ΑΌΑ, 35 ςίβίίηθς] ΒθΙον/, 
3ης] ίΒΐ5 Α§ΓθθΓηθηΙ15 θηΦΓθς] ίηίο ίη οΦθγ Ιο θίίθθΐ 5ϋθΒ 3η θχΦηδίοη. 

(Β) ΡϋΓ5ϋ3ηί ίο ίίιο ςΦθίδίοη 187/06.09.2011 οί ΙΒθ ΙηφΓ-Μίηί5Φπ3ΐ ΟοΓηιηίΙΦθ οί ΑββθΙβ 
Κ θ5ΐΓυςΙυπ'η§ 3ης] Ρπ'ν3ΐίζ3ίίοη5 οί ίίιο ΗθΙΙθηίο ΡθρυΒΙίθ, ίίιο π§Βί οί ίίιο ΟγθθΚ 5ΦΦ 
υηςΙθΓ ΑγΙϊθΦ 4.2 (ΕχΦηδίοη) οί ίίιο ΑΌΑ ν/35 ΐΓ3η5ίθΓΓθς] ίο ίίιο ΗΡΑϋΕ ίος 3η θχΦηδίοη οί 
ΙΒθ 0οηίΓ3θΙ Ρθπ'ος] οί 5υθΒ 3§ΓθθΓηθηΙ υηίίΐ 11 ϋυηο 2046. 

(0) ΤΒθ ΗΡΑϋΕ 3ης] Ιίιο ΑίφΟΓί 0θΓηρ3ηγ θηίθΓθς] ίηίο ηο§οίί3ίίοη5 ίος ΙΗθ οχΐοηδίοη οί Ιίιο 
0οηΐΓ3θΙ Ρθπ'ος] ρπ'οΓ ίο ίίιο ς]3ίθ ί3ΐ1ίη§ Φη (10) γβ3Γ5 ρπ'οΓ Φ ΙΙίθ οης] οί ίίιο 0οηΐΓ3θί 
Ρθπ'ος] 35 ΓθςυίΓθς] Βγ ΑγΙι'οΙθ 4.2 (ΕχΦηδίοη) οί ίίιο ΑΌΑ. 

(ϋ) ΤΒθ θηΦπ'η§ ίηΦ Φί5 Α§ΓβθΓηοηί ίΐ35 Ββοη 3ρρΓονος] Βγ ΙΒθ Βθ3Γς] οί ςΙίΓθοΦΓδ οί ΙΒθ ΗΡΑΡΕ 
οη 14.09.2018, ΙΒθ βχΐΓ30Γς]1η3Γγ 5Β3ΓθΒοΙς]θΓ5’ Γηβθίίη§ οί ΙΒθ ΑίφΟΓί 0θΓηρ3ηγ οη 
27.09.2018 ίη 3θθθΓς]3ηοθ ννίίΒ 3ΓίίοΙθ5 15, 19.1 3ης] 20.2 οί ΙΒθ ΑγΙι'οΙθβ οί Α55θθΐ3ίίοη, ΙΒθ 
ΑοΙίοη 700/2018 οί ΕοίιβΙοη Ε οί ΙΒθ Οουτί οί ΑυςΙίΙοΓδ ρυΓ5ϋ3ηί Φ 3ΓίίοΙθ 9.4 οί ί3ν/ 
3986/2011 3ης] 3ΓίίοΙθ 35.7 οί 1_3ν/ 4129/2013 35 3Γηβης]θςΙ Βγ 3ΓίίοΙθ 29 οί Ι3νν 4531/2018 35 
ν/θΙΙ 35 ΙΒθ ς]θα'5ίοη οί ΙΒθ ΟονθΓηςηθηΙ ΟουηοίΙ Φγ ΕοοηοΓηίθ Ροίίογ (Ο.Ο.Ε.Ρ.) 

(ΕΕΚ Α’ ), 3ης] ΓΠ3γ ηθβς] Φ Βθ 3ρρτονθς] Βγ ΙΒθ 0θΓηΓηί55ίοη (35 ςφίίηβς] ΒθΙον/) ίη 

3θθθΓς]3ηθθ ν/ίίΒ ΙΒθ ΡΓ0θβς]ϋΓ3ΐ Ρθ§υΐ3ίίοη (35 ςφίίηβς] ΒθΙον/). 

(Ε) Οη 19.09.2017 3 ηοίίθθ ίοΙΙοννίη§ ΙΒθ ίοΓΓη οί 3 νοίυηφςγ θχ 3ηΦ ίΓ3η5ρ3Γθηογ ηοίίθθ ν/35 
ρυΒΙίδΒθς] ίη ΙΒθ Οίίίθΐ'31 ϋουτηΒΐ οί ΙΒθ Ευτορθ3η ΙΙηίοη θοηΦίηίη§ 311 ΓθΙθνβηΙ ίηίοπτοίίοη 
ίη θοηηθθίίοη ν/ίίΒ ΙΒθ ρτοροΒθς] θχΦηδίοη οί ΙΒθ 0οηίΓ3θΙ Ρθπ'ος]. 
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(Ρ) Οη 08.12.2018 3 ηοΐΐοβ ΤοΙΙοννιη§ ΐ6θ ίοπη οί 3 νοΙυηΐ3Γγ θχ 3πϊθ ΐΓ3η5ρ3Γβηογ ηοΐΐοβ ν/35 
ρυ61ι'56θς] ίη ΙΙίθ ΟίίίοίθΙ ϋουπΐ3ΐ οί ΙΙίθ Ευτορθ3η ΙΙπιοη οοηΐ3ΐη1η§ 311 ΓθΙβν3ηΙ υρςΙβίθά 
ίηίοππ3ΐίοη ίη οοηηθοίιοη ν/ίΐ6 ΐ6θ ρΓοροδβοΙ θχίθηϊίοη οί 16 θ 0οηΐΓ3θί Ροποεί. 

ΙΤ 15 ΗΕΚΕΒΥ ΑΟΚΕΕϋ Α5 ΡΟίίΟΝΥδ: 

ΑγΙϊοΙθ 1 

ΟθίίηϊΙϊοηδ 3ης) ΙηίθΓρΓθΙβΙϊοη 

1. ΟθίίηϊΙίοηϊ 

Ιη 1615 Α§ΓθθΓηθηί, ίίιο ίοΙΙον/ιη§ ννοτοΐδ 3ηοΙ θχρΓθ55ΐοη5 ίΐ3νβ ίίιο ίοΙΙοννιη§ Γηθ3ηίη§: 

“ΑϋΑ” ΓΠΘ3Π5 ΐ6θ “ΑιΥροΓί ΟθνβΙορΓηβηί Α§ΓθθΓηεηΐ” θηΙθΓβς) ίηίο ίη Αί6θη5 οη 31 ϋυΐγ 1995, 
θίίθοίίνο ίΓΟΓη 11 ϋυηο 1996 3ης) Γ3ίίίίθς) ρυΓ5ϋ3ηί ίο 1_3νν 2338/1995, 35 5υο6 3§ΓθθΓηοηί 635 6θβη 
3Γηβηςίθς) 3ης) 15 ίη ίοΓοβ 3ί ΙΙίθ ςΐ3ίθ ίΐθΓθοί. 

“ΑίτροΓΐ Οοιηρβηγ ϋθ6ΐ ΡβοιΊϊΙγ” ΓΠΘ3Π5 3 ί3θ11ίΐγ οί 3ί 1θ35ί ΕίΙΚ 625,000,000 ίΐ3νίη§ 3 ΓΠ3Γ§ίη ηοί 
θχοθθςίίη§ 450 63515 ροίηί5 36ονο ΕΙΙΚΙΒΟΚ ίο 6θ ΓΠ3ς)θ 3ν3ίΐ361θ ίο 16θ ΑιΥροΓί 0οιηρ3ηγ ρυΓ5ϋ3ηί ίο 
16θ οηίΓγ ίηίο οί 3ρρΓορπ3ΐθ ίΐηβηοθ ς)οοϋΓηθηΐ3ίίοη 6βίν/θθη 16θ ΑιΥροΓί ΟοΓηρβηγ 3ης) 16θ 
ΓθΙβν3ηί ίίη3ηο)3ΐ ίη5ΐίΙυίίοη5, ίη Ιίηο ννΐτΐη γπ3γΙ<θΙ οοης)ίίίοη5. 

“Βυ5Ϊηθ55 ϋβγ” ΓΠΘ3Π5 3 ς)3γ (οϊ6θγ 163η 3 53ίϋΓς)3γ ογ 5υης)3γ) οη ν/61ο6 63ηΙ<5 3γθ §θηθΓ3ΐΙγ ορθή 
ίοΓ 6ϋ5ίηθ55 ίη Ογθθοθ 3ης) ν/61ο6 )5 3150 3 ΤΑΚΟΕΤ Οβγ. 

“Οοηηηηϊδδϊοη” 635 16 θ Γηβ3ηίη§ 35οη'6θς) ίο 11 ίη ΑγΙϊοΙθ 3.1(6) οί 16)5 Α§ΓθθΓηθηΙ. 

“ΟοηπΓηϊΙΙθςΙ Τθπηδ” Γηθ3Π5 Ι6θ Ιθγγπ 5 Γθΐ3ΐ1η§ ίο Ι6θ ΑίφΟΓΐ Οοιτιρβηγ 0θ6ΐ ΡΒοίΙίΙγ 35 ρθΓ ΑγϊΙοΙθ 
3.1(θ). 

“ΟοηςΙϊΙϊοηδ” 635 16 θ Γηβ3η)η§ 350 π6θ6 Ιο 11 ίη ΑγΙϊοΙθ 3.1 οί 16)5 Α§ΓθθΓηθηΐ. 

“ΟοηδϊςΙθΓβΙϊοη” Γηθ3Π5 Ι6θ Εογο 3Γηουηί ρ3γ361θ 6γ Ι6θ ΑίτροΓΐ 0θΓηρ3ηγ ίο Ι6θ ΗΚΑΡΡ ίη 
3ςχοςςί3ηοθ ννιΐ6 Αγϊ1οΙθ 5 2.2 3η6 2.6 οί ΐ6ΐ5 Α§ΓθθΓηβηΙ. 

“Είίθοΐϊνθ ϋ3ΐθ” 635 Ι6θ Γηθ3ηίη§ 350 π6θ6 Ιο ίί ίη ΑγΙΙοΙθ 3.1 οί 1615 Α§ΓθθΓηβηΙ. 

“ΗΚΑϋΡ ΑοοουηΙ” Γηθ3Π5 Ι6θ Βοοουηΐ ννίΐ6 ΙΒΑΝ: 0Κ1801101040000010447212761 οί Ι6θ Η ΚΑΡΕ 
ν/ιΐ6 Ι6θ Ν3ίίοη3ΐ Β3ηΚ οί Ογθθοθ ογ 3ηγ ο16θγ Βοοουηΐ 1631 ΗΚΑϋΡ ΓΠ3γ ηοίίίγ ίη ν/πΙιη§ ίο Ι6θ 
ΑιΥροΓΐ 0οςηρ3ηγ 3ί 1θ35ί δβνβη (7) Βϋ5ίηθ55 ϋ3γ5 ρποΓ ίο 16 θ 3η1ίαρ3ίθ6 ρ3γΓηθηΙ. 

“Ι_οη§5ΐορ ϋ3ΐθ” ΓΠΘ3Π5 20 0 θοθγπ6θγ 2018 ογ 3ηγ Ιβϊθγ ς)3ΐθ υηίίΐ 30 ΑρπΙ 2019 ίη θοοοΓςίΒηοθ ν/ίϊ6 
ΑγΙϊοΙθ 3.7. 

“ΡΓΟΟβςΙυΓβΙ Κθ§υΐ3ΐϊοη” 635 Ι6θ Γηθ3ηίη§ 350 π'6θ6 Ιο 11 ίη ΑγΙΙοΙθ 3.1 (6)(ί)(Β) οί 1615 Α§ΓθθΓηβηΙ. 

“ΤΑΚΟΕΤ ϋβγ” ΓΠΘ3Π5 3ηγ ςΐ3γ οη ν/6ιο6 Ι6θ ΤΓ3η5-ΕϋΓορθ3η Αυί0Γη3ίθ6 Κθ3ΐ-ΐΐΓηθ Ογο55 ΒθΐΐΙθΓηθηΐ 
ΕχρΓΘ55 ΤΓ3Π5ίθΓ ρ3γΓΠθηί 5γ5ίθΓΠ (ν/61θ6 ϋίί1ί5θ5 3 5ΐ'η§1θ 563Γθ6 ρΐ3ίίθΓΓΠ 3π6 ν/6ι'ο6 ν/35 ΐ3ϋΠθ6θ6 
οη 19 ΝονεΓη6θΓ 2007) 15 ορθή ίοΓ 16θ 5θΙΙΙθΓηθηΐ οί ρ3γΓηοηί5 ίη Ειιγο. 

“ΤΡΕΙΓ 635 Ι6θ Γηθ3ηίη§ 350 π'6θ6 Ιο ίί ίη ΑγΙϊοΙθ 3.1 (6)(ί)(Α) οί 1615 Α§ΓθθΓηθηί. 

2. ΙηΙθφΓθΙβΐιοη 

Ιη 1615 Α§ΓθθΓηβηΙ, θχοθρί ν/6θΓθ 16θ οοηίθχί οί6θΓν/ι'5θ Γβςυι'Γθδ: 
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(3) 03ρϊΐ3ΐΐ5θς| Ιθππ 5 3ης) θχρΓθ55ϊοη5 Ηθίίηθς) ϊη ίίιο ΑϋΑ ίΐ3νβ ίίιβ 53 γπθ ιηθ3ηϊη§ ννίιοη υ$θς) ίη 
Ιίιι‘5 Α§γθθγπθπΙ, υη1θ$5 οίίΐθπνίΒθ ςΐθίίηθς) ίΐθΓθίη ογ ίίιο οοηΐθχί οίίΐθΓννιΥθ ΓθςυιΥθ5. 

(Β) ΤΙίθ ΑγΙιΥΙθ ίΐθ3ςϋη§5 3 γθ ίηοΐυςίθςΐ ίοΓ οοηνθηίθηςθ οηΐγ 3ης) 5ίΐ3ΐΙ ηοί 3ίίθθί ίίιβ 
ίηίθφΓθΐΒΐίοη οί ΙΗι'β Α§γθθγπθπΙ. 

(θ) υ$θ οί ίίιβ 5ίη§υΐ3Γ ίηοΙυςΙθΒ ίίιβ ρΙυΓ3ΐ 3ης) νΥθ νθΓ53. 

(ς|) Αηγ ΓθίθΓβηοθ ίο 3 Ι3\ν, γοΙθ ογ Γθ§υΐ3ίίοη 5ίΐ3ΐΙ Βθ οοηδίΓυθς) 3$ ΓθίθΓπ'η§ ίο βοοΡι Ι3\ν, τυΐθ 

ογ Γθ§υΐ3ίίοη 3$ 3ΓΠθης1θς) 3ης) ίη ίοΓοβ ίΓοιη Ιίιηθ ίο Ιι'ιτιθ. 

(θ) ΤΙίθ ΒθΒθΠυΙθ 3ΐί3θίΐθς) ΒθγθΙο ίοπτΐ5 3η ίηίθ§Γ3ΐ ρ3Γί οί ΙΒΥ Α§ΓθθΓηβηΙ. 

ΑγΙϊοΙθ 2 

ΕχΙθηίϊοη - €οη5ίςΙθΓ3ίίοη - Ρβγηηθηί Τθγγπ5 

2.1 5υΒ)θθί ίο ίίιβ Ιθγιτιβ 3ης) ςοηώΥίοηδ οί ίίη'5 Α§ΓθθΐτΐθηΙ, ννιΥΒ θίίοοί ίΓοηη ίίΐθ Είίθοίίνθ 03ίβ: 

(3) ίίιβ ΟοηΐΓΒθί Ρθπ'ος) $ίΐ3ΐΙ Βθ θχίθηΠθςΙ Βγ Ιννβηίγ (20) γθ3Γ5 οοΓηηΐθηοίη§ οη 12 ϋυηο 
2026 3ης) θηΒίη§ οη 11 ϋυηο 2046; 3ης) 

(6) ίίιβ ΑϋΑ 5ίΐ3ΐΙ Βθ 3ΓΠθηςΙθςΙ 35 5θί ουί ίη ίίιο ΒθΒθΠυΙθ 3ίί3θίΐθςΙ ίο 1ίιΐ5 Α§ΓθθΐτΐθηΙ. 

2.2 Ιη οοη5ΐς)θΓ3ΐίοη ίοΓ ίίιβ θχίθηδίοη οί ίίιο 0οηίΓ3θΙ Ρθπ'οΒ, ίίιβ ΑιΥροΓί 0οηιρ3ηγ 5ίΐ3ΐΙ ρ3γ, ίη 
3ςοοΓςΐ3ηςθ ννιΥΒ ΑγΙϊοΙθ 2.6 ΒθΙον/, ίο ίίιο ΡΙΡΑϋΡ 3η 3ΐηουηΙ οί οηβ ΒίΠίοη οηο ΒυηςΥθΟ 
ίίίίθθη ΓηίΠίοη (1,115,000,000) Εογο (θχοΙυςΙίη§ 3ρρΙίθ3ΒΙθ νΑΤ) ίη 035ίι (ίίιο 
“Εοη5ίςΙθΓ3ίίοη”), 5υοΒ 3Γηουηί ίο Βθ 3ς))υ5ίθς) Βγ 3ς)ςΙίη§ 3η 3ΐηουηΙ βςυ3ΐ ίο 10.30% ρθΓ 
3ηηοηη, 03ΐςυΐ3ΐθς| ργο Γ3ί3 οη 3 ςΥι'Ιγ Β35Ϊ5, ίη 035θ ρ3γηΐθηΙ οοουΓΒ 3ίίθΓ 31.12.2018. 

2.3 ννΐΐίιουί ρΓθ)υςΙΥθ ίο ΑγΙΥΙθ 2.6 ΒθΙον/, ρ3γιηθηΙ οί ίίιο (Υ>η5ΐΥΙθΓ3ΐίοη 5ίΐ3ΐΙ Βθ ΓΠ3ςΙθ Βγ ίίιο 
ΑιΥροΓί 0θΓηρ3ηγ ννίΐΒουί 5θί οίί, οουηίθΓ<:ΐ3ίιη ογ οΙΒθγ ΒθΒυθίίοη οη ίίιβ ρ3Γί οί ίίιο 
ΑιΥροΓί 0οηηρ3ηγ. 

2.4 Ιη ίίιο θνοηί 1ίΐ3ί ίίιβ ΑιΥροΓί 0οηιρ3ηγ ί3ίΐ5 ίο γπβΚθ ρ3γηΐθηΙ οί ίίιβ 0οη5ΐ'ςΙθΓ3ΐ1οη 3ηΒ / ογ 
ίίιο νΑΤ ίη 3οςοΓς)3ηοθ ν/ιΤΒ ΑγΙΥΙθβ 2.2 3ηΒ 2.6 οη ίίιο Γβ1θν3ηί ςΐυβ ς)3ίθ, ίίιο ΗΡΑϋΡ 5ίΐ3ΐΙ 
Βθ θηίίίΐθς), Βγ ν/π'ΙΙθη ηοίίοθ ίο ίίιβ ΑιΥροΓί 0οιηρ3ηγ, ίο ΙθΓΓηίη3ίθ ίίιι'5 Α§ΓθθΓηθηΙ ίοΓ 
03ϋ5θ ίί, 35 3ί ίίιβ ςΐ3ίθ ί3ΐΙίη§ ίβη (10) Βυ5ΐηθ55 03γ5 3ίίθΓ ν/πΐίθη ηοίίοθ οί ηοη-ρ3γιηθηΙ 
ίΓοηη ίίιβ ΡΙΡΑϋΡ ίο ίίιβ ΑιΥροΓί 0οηιρ3ηγ, 1ίΐ3ί ί3ΐ'ΙυΓθ ίΐ35 ηοί Βθθη ΓθΓηβςΙίθςΙ ίη ίυΙΙ. Ιη 0356 
οί ς)6ΐ3γ οη ίίιβ ρ3Γί οί ίίιβ ΑιΥροΓί 0οηηρ3ηγ ίο ιτΐ3ΐ<θ 3ηγ 5υοίι ρ3γιτΐθηΙ οη ίί5 ςΐυο ς)3ίθ 3ηΒ 
ίο ίίιβ θχίθηί 1ίΐ3ί ίίιο ΗΗΑ0Ρ ίΐ35 ηοί θΙθθΙθΟ ίο Ιθπτπ'η3ίθ ίίιι'5 Α§ΓθθΐηθηΙ ίοΓ 03ϋ5θ, ίίιο 
ΑιΥροΓί 0οηηρ3ηγ 5ίΐ3ΐΙ Βθ οΒΙί§θς) ίο ρ3γ ίο ίίιβ ΗΡΑϋΡ (3) ς)θί3ϋ1ί ίηίθΓθ5ί οη ίίιο ς)θΐ3γθςί 
3Γηουηί 35 ρΓονιΥΙθς) Βγ 3ρρΙΥ3ΒΙθ Ι3ν/, ίη 035θ ίίιβ ΓθΙθν3ηί ρ3γιηθηΙ οοουΓ5 υηίίΐ 
31.12.2018; ογ (Β) ίίιο 0οη5ΐΥΙθΓ3ΐίοη, 3<1)υ5ΐθςί 35 ρθΓ ΑγΙι'οΙθ 2.2, ίη 035Θ ίίιο ΓθΙθν3ηί 
ρ3γιτΐθηΙ οα:υΓ5 3ίίθΓ 31.12.2018, υηίΐΐ ίυΙΙ ρ3γηΐθηΙ οί ίίιο 53ΓΠΘ 3ης) ίίιβ ΗΡΑϋΡ 3ης| ίίιο 
ΟγθθΚ 5ί3ίθ 5ίΐ3ΐΙ ηοί Βθ θηίίίΐθς) ίο 3ηγ οίίΐθΓ οοΓηρθη53ίίοη ίοΓ 5υοίι ς)θΐ3γ. ΒίιουΙςί ίίιβ 
ΡΙΡΑϋΡ οίθοί ίο ΙθΓΓηίηΒίθ 1ίιΐ5 Α§ΓθθΓηβηΙ, ίίιβ ρθΠ3ΐίγ 3Γηουηί υηςίθΓ ΑγΙιΥΙθ 2.5 ΒθΙον/ 5ίΐ3ΐΙ 
Βθ ίίιβ βοΙθ 3ης| οχοΐοδΐνο ΓθηΐθςΙγ ίοΓ ίίιβ ΡΙΡΑ0Ρ 3η<1 ίίιβ ΟγθθΙ< 5ΐ3ίθ ίοΓ 5υοίι 3 ί3ΐ'ΙϋΓθ ίο 
ρ3γ 3ης) Θ30ίι οί ίίιβ ΡΙΡΑϋΡ 3ης) ίίιο ΟγθθΚ 5ΐ3ίθ \ν3ίνβ5 3ηγ οίίΐθΓ π'§ίιί5 ίί ηΐ3γ ίΐ3νβ ίη 
ςοηηθοίίοη ν/ίίίι 5υοίι 3 ί3ΪΙϋΓθ. 

2.5 Ιί ΙθΓΓηίη3ίίοη οηςΙθΓ ΑγΙιΥΙθ 2.4 3ί>ονθ οοουΓ5 6θ03ϋ5θ οί ίθίΐυτβ ίο γπβΚθ ρ3γιηθηΙ οί ίίιο 
0οη5ίςΙθΓ3ΐ1οη 3η<1/θΓ ίίιο νΑΤ ίη 300θΓ<ΐ3ηςθ ννίίίι ΑγΙιΥΙθβ 2.2 3η<1 2.6, οη ογ ΒθίοΓθ ίίιβ 
ςΐ3ίθ ί3ΐ1ίη§ ίίίίθθη (15) Βϋ5ίηθ55 ϋ3γ5 3ίίθΓ ίίιο ΙθΓΓηίη3ίίοη, ίίιβ ΑιΥροΓί 0οηιρ3ηγ 5ίΐ3ΐΙ ρ3γ 
ίο ίίιβ ΡΙΗΑϋΡ ίίιο 3Γηουηί οί οηβ ίιυηςίτοςί ΓηίΠίοη Ευτο (€100,000,000) 35 3 ρβη3ΐίγ ίοΓ ίίιο 



Τεύχος Β' 85/23.01.2019 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


835 


ηοη-ρθΓίοππ3ηςθ Βγ ΐΒθ ΑίφΟΓΙ (ΙοιτιρΒηγ οί ίί5 οΒΙί§3ΐίοη Ιο ρβγ ΙΒθ ΟοηδίςΙθΓΒΐίοη, 5υοΜ 
3ΓηουηΙ 3§Γθθς) Ιο Βθ ϊ3ϊγ 3ης) γθ350Π3ΒΙθ 3ης| οοΓΓθ5ροης)ίη§ Ιο ΐΒθ ς)3ΓΠ3§θ 5υ5ί3ΐηθς) Βγ ΙΒθ 
ΗΡΑ ϋΡ 3ης) ΙΒθ ΟγθθΚ 5ϊ3ϊθ ν/ίΐΒουί ΙΒθ ηθθς) ίοΓ ίυτίΒθς ρςονίη§ 5ϋθΒ ς)3ΓΠ3§θ. 

2.6 ΤΒθ 0οη5ίςΙθΓ3ΐίοη 15 5ϋΒίθθΐ Ιο Ν/ΑΤ 3ης) ίΐ 15 3Π ορθΓ3ΐίοη Θ05ΐ οί ΐΒθ Αι'φΟΓί 0θΓηρ3ηγ. Τίιο 
(Ζοη5ίς)θΓ3ίίοη, Ιθ55 3η 3Γηουηί οςυ3ΐ ίο ΐΒθ ΓθοονθΓ3βΙθ νΑΤ οη ΐΒθ (Ζοη5ίς)θΓ3ΐίοη (ίος)3γ 
ρΓονΐ5Ϊοη3ΐΙγ θ3ΐουΐ3ίθςΙ 3ί 3 Γ3ίθ οί 18% οί ΙΒθ 0)η5ίς)θΓ3ΐίοη, ννΒιοΒ ννι'ΙΙ ηθθς) ίο Βθ 
οοηίίπποά Βγ ΙΒθ ΑίφΟΓΐ (ΙθΓηρ3ηγ ΙΒθ Ι3ίθ5ί 5θνθΠ (7) Βϋ5ΐ'ηθ55 ϋ3γ5 ρΠΟΓ ίο ΐΒθ Ρ3ΥΓΠΘΠΙ 
οί Ιίιβ 0οη5ΐ'ςΙθΓ3ΐίοη) βΒβΙΙ, υηΐβίϊ ϊΜϊβ Α§ΓθθΓηθηΐ 15 Ιθπτιίη3ΐθςΙ οη ογ Βθίοςθ 5υοΒ ς)3ΐθ ίη 
3θοθΓ(ΐ3ηοθ ννίΐΒ ΑγΙι'οΙθ 3.8(ς))(11) 3ης) 5υΒίθθΐ ίο ΑγΙι'οΙθ 3.3, Βθ ρ3ΐ'ς) ν/ίΐΒίη ίβη (10) 
Βϋ5ΐ'ηθ55 Ρ3γ5 3ίίθΓ ΐΒθ Είίθοίίνθ 03ΐθ ογ, ίί ίίΐθ ΑίφΟΓΐ 0θΓηρ3ηγ ϋθΒί Ρ3α'1ίίγ ίΐ35 ηοί Βθθη 
θηΐθΓθς) ίηίο 3ί ΙΒθ Είίθοίίνθ 03ίθ, ν/ίΙΒίη ϊΒίΓίγ (30) Βϋ5ΐ'ηθ55 ϋ3γ5 οί ΙΒθ Είίθοίίνθ ϋ3ίθ, Βγ 
ΙΒθ ΑιΥροΓί (ΙοιτιρΒηγ ίο ΙΒθ ΡΙΡΑΡΡ Αοοουηί ίοΓ ν3ΐυο οη ίί5 ς)υθ ς)3ίθ. Τίιο ρΒγΓηοηΙ οί ΙΒθ 
Γ θΓη3ίηιη§ ροΓΐίοη οί ΙΒθ (Ζοη5ίς)θΓ3ΐίοη οςυ3ΐ ίο ΙΒθ γθοουθγβΒΙθ νΑΤ οη ΙΒθ (Ζοη5ίς)θΓ3ΐίοη 
(ίος)3γ ρΓονίϊίοηΒΐΙγ θ3ΐουΐ3ίθς) 3ί 3 γβϊθ οί 18% οί ΙΒθ 0οη5ίς)θΓ3ΐίοη, ν/ΒίοΒ ννι'ΙΙ ηθθς) Ιο Βθ 
οοηίίπηθς) Βγ ΙΒθ Αι'φΟΓί (ΙοιτιρΒηγ ΙΒθ ΙβΙθϊΙ 5θνοη (7) Βϋ5ΐ'ηθ55 ϋ3γ5 ρπ'οΓ ίο ΙΒθ ρ3γηΐθηΙ 
οί ΙΒθ Εοη5ΐ'ς)θΓ3ίιοη) ϊΒβΙΙ Βθ ΒθίθΓΓθς) υηίίΐ 5υοΒ γθθουθγβΒΙθ νΑΤ 3Γηουηί ί5 3θίϋ3ΐ1γ 
ΓθίϋΓΠθς) Βγ ΙΒθ ΟγθθΚ 5ί3ίθ ίο ΙΒθ ΑίφΟΓΐ (ΙοιτιρΒηγ, 5ϋΒ)θθΙ ίο 3η 355ΐ'§ηΓηθηί 3§ΓθθΓΠθηί 
ίο Βθ 5ί§ηος) Βθίν/θθη ΙΒθ ΗΡΑϋΡ 3ης) ΙΒθ ΑίφΟΓΐ (ΙοιτιρΒηγ οοηοθΓηίη§ ΙΒθ ΑίφθΓΐ’5 
(ΙοιτιρΒηγ Γθίυης) οΙβι'ιτι ίοΓ ΙΒθ 3Βονθ νΑΤ ίο Βθ ΓθΙυτηθς) Βγ ΙΒθ ΟγθθΚ 513 ϊθ ίο ΙΒθ Αίφοτΐ 
(ΙοιτιρΒηγ. ΤΒθ ΑίφΟΓΐ (ΙοιτιρΒηγ ϊΒβΙΙ Βθ ίυΙΙγ γθϊροπϊι'ΒΙθ ίο ρυΓ5ϋθ ΙΒθ ΓθίιηΒυΓ5θΓηθηΙ οί 
3ηγ θΓθςϋί ΒβΙβπθθ οί νΑΤ, ίηοΙυς)ίη§ ςΐθίβυΐί ΙηΙθΓθίΙ ρςονι'ςίθς) Βγ Ι3νν ννίΐΒ Γθδροοΐ Ιο 3ηγ 
ς)θΐ3γ$ ι'η ΙΒθ Γθίυης) οί Φχθϊ 3ης) ι'η ρ3Γΐι'ουΐ3Γ νΑΤ, ΐη 3 ρςορθΓ 3ης) ΙΪΓηθΙγ ΓΠ3ηηθΓ. Ρογ ΙΒθ 
3νοι'ς)3ηοθ οί ς)ουΒί, ΙΒθ 355ί§ηιτΐθη): οί ΙΒθ θΓθς)ίί ΒβΙβπθθ οί ΙΒθ νΑΤ ρυΓ5ϋ3ηί ίο ΐΒί5 
ΑγΙι'οΙθ 2.6 βΒβΙΙ βΙβο θχίθης) ίο ς)θί3ϋΙΙ ΙηΙθΓθΒΐ ρςονι'ςίθς) Βγ Ι3νν ννίΐΒ γθβρθθΙ Ιο 3ηγ ς)θΐ3γ5 
ίη ΙΒθ ΓθίΓηΒϋΓΒθΓηθηί οί Φχθβ 3ης) ι'η ρ3Γί1θϋΐ3Γ νΑΤ. Ρογ ΙΒθ 3νοι'ς)3ηοθ οί ς)ουΒί, ΙΒθ νΑΤ 
οη ΙΒθ 0οη5ΐ'ς)θΓ3ίι'οη (ίος)3γ θ3ΐουΐ3ΐθς) 3ί 24%) ννίΙΙ Βθ ίυΙΙγ ρ3ΐ'ς) Βγ ΙΒθ Αι'φΟΓί (ΙοιτιρΒηγ ίο 
ΙΒθ ΗΡΑϋΡ Αθοουηί υηίίΐ ΙΒθ 15 ιΗ ς)3γ οί ΙΒθ ηθχί θ3ΐθης)3Γ ςηοηίΒ ίΓΟΓη ΙΒθ ί55ϋ3ηοθ ς)3ίθ οί 
ΙΒθ Γθ1θν3ηί ι'ηνοι'θθ. 

2.7 ν/ιΊΒουί ρΓθ]υς)ι'θθ ίο ΙΒθ ΑίφΟΓΐ (ΙθΓηρ3ηγ’5 π'§Βΐ5 ίο 5θΐ 3ίφ0Γΐ οΒβγ§Θ 5 ΐΒςου§Βουί ΙΒθ 
0οηίΓ3θί Ρθπ'ος), 35 θχίθης)θς) ρυς5ϋ3ηί ίο ΙΒιβ Α§ΓθθΓηθηί, ι'η ΙΒθ ηΐ3ηηθΓ 3ης) ςηθίΒος) 
ρςθδθπ'Βθς) ίη ΑγΙι'οΙθ 14 (Αι'φΟΓί 0Β3 γ§θ 5) οί ΙΒθ ΑΌΑ 3ης) ρυΓ5ϋ3ηί ίο ΕΙΙ 3ης) η3ί)οη3ΐ 
3ρρΙ)θ3ΒΙθ ΐ3ν/5 οη 3ίφθΓΐ θΒ3γ§θ5, ΙΒθ ΑιΥροΓί 0θΓηρ3ηγ βΒβΙΙ ιτιβΚθ - ν/Βθη 5θίίίη§ 3ΐΓροΓί 
θΒ3γ§θ5 - γθ350Π3ΒΙθ θίίοΓίΒ, ίο Γηι'ηι'Γηι'5θ νοΐ3ίίΙι'Ιγ οί ΙΒθ ΑιΥροΓί 0)Γηρ3ηγ’5 ρυΒΒΑΒθς) 
3ΐ'φθΓΐ θΒ3γ§θ 5, 35 ι'ηθ1υς)θς) 1η ΙΒθ 5θορθ οί 3ρρΙι'θ3ίι'οη οί ΟουηοίΙ ΟΐΓθθίι'νθ (ΕΙΙ) 12/2009 
(35 )ηθθφθΓ3ίθς) ίηίο ΟγθθΚ Ι3νν υηςΙθΓ Ρϋ 52/2012), ΒϋΒίθθί ίο, 3Γηοη§5ί οΙΒθγβ, 3ηγ 
θΒ3η§θ5 ι'η Γη3Γ)<θΙ θοης)ίίίοη5 (θι'ΙΒθγ ίη η3ίίοη3ΐ, ΕΙΙ ογ ίηΙθςη3ίίοη3ΐ ΙθνθΙ) 3ίίθθ1ίη§ ΐΓ3ίίίο 
νοΙυΓηθΒ, θχίΓ30Γς)1η3Γγ θίίθθΐδ ογ ς)υ1γ ]ϋ5ΐίί1θς) θοβΙ ίηθΓθ35θ5 3ης) ίηνθ5ίΓηθηΐ5, ογ 
3ς)]ϋ5ίΓηθηί5 ΓθςυίΓθς) ίο οουηίθΓΒ3ΐ3ηθθ ΙΒθ θίίθθΐ οί 5ρ3ί3 Αι'φΟΓί ϋθνθΙορΓηθηί Ρυης) 
ίΙϋθίϋ3ΐίοη5 5ίθΓηΓηι'η§ ίςοςη Γθΐ3ίίνθ Ιθ§ί5ΐ3ίίοη. 

II 15 θχρΓθ55ΐγ 3§Γθθς) ΙΒβΙ 3ηγ 5ϋθΒ νοΐ3ΐ11ίίγ ίος ΙΒθ ΓΘ350Π5 5ί3ίθς) 3Βονθ βΒβΙΙ Βθ ]ϋ5ίίίίθς) 
Βγ ΙΒθ ΑίφοςΙ 0θΓηρ3ηγ ίη ννπίίη§ 3ης) Γθ3ΐί5θς) 5θΙθΙγ 3ης) θχθίϋδίνθίγ ίη 3θθθΓς)3ηοθ ννιΊΒ 
ΙΒθ ρςοοθς)ϋΓθ5 3ης) ρΓονί5ΐοη5 οοηΦίηθς) ίη ΙΒθ 5θορθ οί 3ρρΒ'θ3ΒΙθ ΐ3ν/5 οη 3ΐ'φθΓί θΒ3γ§θβ 
(ΟίΓθθίίνθ 12/2009 3ης) Ρϋ 52/2012 35 ΓΠ3γ Βθ ςηος)1ίίθς) ίςοςη Ιίςηθ ίο Ιι'ςηθ ογ 35 ΓΠ3γ Βθ 
Γθρΐ3θθς) Βγ οΙΒθγ θςυίν3ΐθηί ΕίΙ 3ης) η3ίίοη3ΐ Ιθ§ΐ5ΐ3ίίοη ίο ΙΒΙβ γθβρθθΙ). 

ΑγΙϊθΙθ 3 
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3.1 Τίιο π§ίιί5 3ης| ο61ί§3ίίοη5 οί Ιίιο Ρ3Γίίθ5 υης)θΓ ΑγΙι'οΙθ 2 οί ΙΙή'ϊ Α§ΓθθΓηθηΙ 5ίΐ3ΐΙ, Βοηθοί Ιο 
ΑγΙι'οΙθ 3.8 βθίον/, βθοοιτίθ θίίοοίίνθ οη Ιίιο ς)3ίθ οη ν/Μοίι ΐΗθ 1351 οί ΐΗθ ίοΙΙον/ίη§ 
οοης)ίΙίοη5 (ΙΗθ “ΟοηςΗΙϊοηδ”) ήθνο βθθη ίυΐίίΐίος] ογ ν/θίνος] (ίοΓ Ιίιο 3νοίς)3ηοο οί ς)ου6ί, 3 
(ΖοηςΗίίοη ΓΠ3γ οηΐγ 6θ ν/3ΐ'νθά 6γ Γηυίϋ3ΐ 3§ΓθθΓηθηΙ 6θΙν/θθη ΐΗθ ΗΡΑϋΕ 3ηά ΐΗθ ΑίφΟΓί 
ΟοιηρΒηγ) (ίίιβ “ΕίίθοΙίνθ ΟβΙθ”): 

(3) ΙΗθ ΟγθθΚ Ρ3Γΐΐ3ΓηβηΙ ίΐ3νιη§ ΓθΙίίίθς] 6γ Ι3\ν Ιίη'5 Α§ΓθθΓηοηΙ, ϊη θοοοΓςΙθηοθ ν/ίίίι 
ΑγΙι'οΙθ 4.3 (ΑΓηθηςίΓηθηΙ) οί ΙΗθ ΑΌΑ, ν/ίη'οίι 15 ΓθηυιτώθΓθς] ίο ΑγΙι'οΙθ 4.2 ν/ίίίι ρ3Γ. 
Α.5. οί ΐΗθ Βοίΐθςΐυΐθ ίο ΙίιίΒ Α§ΓθβΓηθπί, 3ηά 5υοίι Ι3\ν ή3νίη§ 6θθπ ριώΐίδίΐθς] ίη ΙΗθ 
οίίίοίθΐ ΟονθΓΠΓηθηΙ ΟβζθΙΙθ οί ΐΗθ ΗθΙΙοηίο ΡοριώΙίο; 

(6) ίίΐθ 0ΐΓθθίθΓ3ΐθ-0θηθΓ3ΐ ίοΓ (ΙοΓηρθΙίΙίοη οί ίίιβ ΕϋΓορθ3Π ΟοιτίΓηΐΒΒίοη (ίίιβ 
ΧοΓηιηΪΒΒΪοη"): 

(ί) ΕιΊΙίθγ: 

(Α) ίΐ3νι'η§ ηοΐίίίθς] 3 Ρ3Γίγ, ίη 3 ίοπτι 3η<1 οη Ιθγγπβ Γθ35οη3βΙγ 

53ΐΐ5ί3θίθΓγ ίο Ιίιο ΗΡΑΟΕ 3ης) ίίιβ Αι'φΟΓί (1θΓηρ3ηγ, 1ίΐ3ί ΙίιίΒ 
Α§ΓθβΓηοηί θιΊΗθγ ς)οθ5 ηοί οηΦι'Ι 3ΐ'ς) ίοΓ Ιίιο ρυτροΒθδ οί ΑγΙι'οΙθβ 
107 ίο 109 (ίηοΙϋΒίνθ) οί ΐΗθ Τϊθθίγ οη ΐΗθ Ευηοίίοηίη§ οί ΐΗθ 
ΕθΓορθ3η ΙΙηίοη (ΐΗθ “ΤΡΕΙΙ”), ογ οΙήθΓν/ίδθ ς)οθ5 ηοί ηοος) ίο 6θ 
ηοΐίίίος) ίο ίίιβ ΟοΓηΓηίΒΒΐ'οη (6γ ν/3γ οί 3 ΒΙοοΚ θΧθΓηρίίοη ογ 
Ο ίίΐθΓν/ΙΒθ); ΟΓ 

(Β) ίΐ3νίη§ 3ς)ορΙβς) 3η υηοοης)ίίίοη3ΐ ς)θοι'5ΐ'οη ρυΓ5ϋ3ηί ίο ΟουηαΙ 

Ρθ§υΐ3ίίοη (Ευ) 2015/1589 (Ιίιο ΡτοοθςΙυΓΒΐ Ρθ§υΐ3ΐίοη') 1ίΐ3ΐ ΐίιί5 
Α§ΓθθΓηβηί ς)οθ5 ηοί θηί3ΐ'1 3ΐ'ς) ίοΓ ίίιβ ρυφ05θ5 οί ΑΓίίοΙθδ 107 ίο 
109 (ίηοΐϋίίνθ) οί Ιίιο ΤΡΕΙΙ; ογ 1ίΐ3ί, ίο ίίιβ θχίθηί Ιίιι'5 Α§ΓθθΓηβηΙ 
θηί3ίΐ5 3ΐ'ς), 5υοίι 3ΐ'ς) ί5 οοΓηρ3ίι'61θ ν/ίίίι ίίιβ ίηίθΓη3ΐ γπβγΚθΙ, 

3ης) ίη θ3θίι 035Θ βοοΡι ηοίίίίοθΐίοη ογ ς)θοι'5ΐ'οη ίΐ35 ηοί Γορυίτος), ογ βοοη 
§ίνθη οη Ιίιο 63515 οί, 3ηγ Γηος)ίίίθ3ΐίοη ίο Ιίιο Α§ΓθθΓηβηΙ ογ οΙΡιθγ οοηςίίίίοη 
ογ ο61ί§3ίίοη 3ίΐ3θίΐθς) ίο ίί, οχοορί ίοΓ 3ηγ Γηος)ίίίθ3ΐίοη, οοηςίίίίοη ογ 
ο61ί§3ίίοη ν/ίιίοίι ς)οθ5 ηοί γθΙβϊθ Ιο ίίιβ 0οη5ίς)θΓ3ίίοη 3ης) ν/ίιίοίι ί5 
Γθ35οη3βΙγ 53ΐΐ5ί3θίθΓγ ίο ίίιβ ΗΡΑΡΕ 3ης) Ιίιο ΑίφΟΓί 0θΓηρ3ηγ; 

(ίί) ίΐ3νίη§ 3ς)ορφς] 3 οοης)ίίίοη3ΐ ςίθοίδίοη ρυΓ5ϋ3ηί ίο Ιίιο Ρτοοθς]υΓ3ΐ 
Κθ§υΐ3ίίοη ίη γθβρθοΙ οί ΙΙιίδ Α§ΓθβΓηθηί οη Ιθπτιβ 6θίη§ Γθ35οη3βΙγ 
53ίί5ί3θΙθΓγ ίο Ιίιο ΗΡΑ0Ε 3ης) Ιίιο ΑίφΟΓί 0οςηρ3ηγ; ογ 

(ίίί) ηοί ίΐ3νίη§ 3ς)ορίθς] 3 ς)θοι'5ΐ'οη ίη γθβρθοΙ οί ΙΜβ Α§ΓβθΓηθηί ννίίίιίη Ιίιο 
ροπος] Ι3ΐ'ς] ς)ον/η ίη Ιίιο ΡΓθθθς)ιΐΓ3ΐ Ρθ§υΐ3ίίοη, 3ης] ρυΓ5ϋ3ηί ΙΡιθγθΙο, ΙΡιθ 
ΗΡΑϋΕ (3) ίΐ35 §ίνθη ίο Ιίιο ΟοΓηΓηίΒΒΐ'οη ρποΓ ηοΐίοο 1ίΐ3ΐ ίί ν/ΗΙ ίΓηρΙθΓηοηί 
Ιίιο ηοίίίίθς] Γηθ35ϋΓβ; 3ης] (6) 3ίίθΓ 3 ροπος) οί ίίίίθοη (15) ν/0Γΐ<ίη§ ς)3γ5 (35 
ςΐοίίηος] ίος Ιίιο ρυφ0505 οί Ιίιο Ρςοοος]ϋΓ3ΐ Ρο§υΐ3ίίοη) Ιίιο 0θΓηΓηΐ55ίοη ίΐ35 
ηοί ΦΚοη 3 ς)οοί5ίοη ρυΓ5ϋ3ηί ίο ΑγΙι'οΙθ 4(6) οί Ιίιο ΡΓθοος)ϋΓ3ΐ Ρο§υΐ3ίίοη; 

(ο) Ιίιο 0ίΓθοΙθΓ3ΐθ-0οηθΓ3ΐ ίοΓ Ιίιο ΙηΙθΓη3ΐ ΜβγΚθΙ, Ιης)ϋ5ίΓγ, ΕηΐΓθρΓθηουΓΒίιίρ 3ης] 
5ΜΕ$ οί Ιίιο (ΙθΓηΓηί55ΐ'οη ίΐ3νίη§ οοηίίΓΓηος) ίο Ιίιο ΗΡΑΡΕ, ίη 3 ΓΠ3ηηοΓ 3ης] οη Ιοπτΐ5 
Γθ35οη361γ 53ίί5ί3θίθΓγ ίο Ιίιο ΗΡΑΡΕ 3ης| ίο Ιίιο ΑίφΟΓί 0θΓηρ3ηγ, ΙίΊ3ΐ Ιίιο 
οοηοΙϋ5ΐ'οη οί 1ίπ5 Α§ΓθθΓηοηΙ ς)ίς] ηοί ΓοςυίΓθ 3 ηον/ 3ν/3Γς] ρΓθοος)ϋΓο; 
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(Β) 3ρρΓον3ΐϊ ΓθςυίΓθΒ Βγ ΐΒθ ΑιΥροΓί ΟοιηρΒηγ Ββνθ Βθθπ ΓθθθίνθΒ Εγογπ ϊΒθ ΕϋΓορβ3π 
ΙηνθΒίΓηθηΙ Β3ηΚ (ΐΒθ “ΕΙΒ”) ίη οοηηθθΐίοη ν/ιΥΒ ΐΒιΥ Α§ΓθθΓηθηΙ ίηοΙυΒίη§ ίη Γθδρθθΐ 
οί 3ηγ 3ΓηβηςΐΓηθηΐ5 Ιο ΐΒιΥ Α§ΓθθΓηθηί; 3ηΒ 

(θ) ΙΒθ ΑιΥροΓί 0οιηρ3ηγ ΐΊ3νίη§ θοηίίπηθΒ Ιο ΙΙίθ ΗΡΑϋΕ Βγ 30.09.2018 (ογ 5ϋθΒ Ιβϊθγ 
Ββϊθ 35 15 3§γθθ( 1 Βθϊν/θθπ ΐΒθ ΗΡΑ0Ε 3ηοΙ ΐΒθ ΑιΥροΓί 0θίτιρ3ηγ) ΐΒθ οοιτίΓηιίΓηθηΙ οί 
ίίη3ηοί3ΐ ίηδίίΐυΐίοηδ (Β35θΒ οη Κθγ ϊθπτι 5 3θθθρΐ3ΒΙθ Ιο ΙΙίθ ΑιΥροΓί 0οιηρ3ηγ (ΐΒθ 
“ΟοιτίΓηίΙΙθΒ Τθγιτιϊ”), ν3ΐίΒ υηίίΐ 31.12.2018 3ηΒ 3ρρΓονθΒ Βγ ΐΒθ ίίη3ηοΐ3ΐ 
ιηδίίΐυΐίοηδ’ θγθΒιΥ θΟΓηΓηίΐίθθδ) Ιο ρΓονίΒθ ΙΒθ ΑιΥροΓί 0θΓηρ3ηγ ϋθΒί Ρ3αΙϊΙγ. 

\Λ/Βθγθ 3 ιτιοΒίίίθΒΐίοη Ιο ΐΒθ Α§ΓθθΓηθηΐ, ογ οοηΒιΤίοη ογ οΒΙί§3ΐίοη 3ΐΐ3θΒθΒ Ιο 3 ΒθαΥίοη 
οί, ογ ηοΙίίίοΒίίοη Τγογπ, ΙΒθ 0θΓηιηΐ55ίοη 35 οοηΐθΓηρΐ3ΐθΒ Βγ ρ3Γ3§Γ3ρΒ5 (Β)(ί) ογ (Β)(ίί) 
3Βονθ (οϊΒθγ ΙΒβπ 3ηγ Γηος]ίίΐθ3ΐίοη ογ οοηΒίϊίοη Γθΐ3ϊίη§ ίο ϊΒθ 0οη5ΐς]θΓ3ΐιοη) Ϊ5 Γθ350Π3ΒΙγ 
53ϊί5ί3θΙθΓγ ίο ϊΒθ ΗΡΑΡΕ 3ης1 ϊΒθ ΑιΥροΓί 0θΓηρ3ηγ, θβθΒ Ρ3Γίγ ννΐΙΙ, 5ϋΒ)θθί ίο ϊΒθ ΑίφΟΓϊ 
0θΓΠρ3Πγ Γθθθϊνΐη§ 3Πγ ΓθςυίΓθΒ 3ρρΓ0ν3ΐ ίΓΟΓΠ ϊΒθ ΕΙΒ, ΘΟΠ5ΘΠΐ Ιο 3ηγ θΒ3Π§θ5 ηθθθ553Γγ Ιο 
ΙΒθ Α§γθθγπθπΙ, ίη<:ΙυΒίη§, ννίϊΒουϊ Ιίιτιίϊ3ϊίοη, θπΙθππ§ ίηϊο 3ηγ ηβθθ553Γγ 3ΓηθηΒιηθηϊ 
3 §γθθγπθπ 15 ίη ογΒθγ Ιο ίίηρΙθΓηθηϊ, 53ϊί5ίγ ογ οοΓηρΙγ ν/ίϊΒ 3ηγ 5ϋθΒ ΓηοΒίίίθ3ϊίοη, οοηΒίϊίοη 
ογ οΒΙί§3ίίοη. 

3.2 53νθ 35 ρΓΟνίΒθΒ ίθΓ ίη ΑγΪΙΟΙθ 3.4, θ3θΒ Ρ3Γίγ 5Η311 05 Θ 311 ΓΘ 350 Π 3 ΒΙθ θηΒθ3νθϋΓ5 Ιο 
ρΓΟθϋΓθ ϊΒ3ϊ ϊΒθ (ΙοηΒίίίοηδ 3Γθ 53ϊί5ίίθΒ 35 5θοη 35 ρΓ3θίίθ3ΒΙγ ρο55ΐ'ΒΙθ (3ηΒ, ίη 3ηγ θνθηί, 
Βγ ΙΒθ Ιοη§5ίορ ϋ3ϊθ). 

3.3 II ί5 ΒθΓθΒγ 3§γθθΒ ϊΒβϊ, ηοϊν/ίϊΒ5ί3ηΒίη§ ΑγΙΙθΙθ 2.4 3Βονβ, ίη ϊΒθ θνθηί ϊΒ3ί: 

(3) 0οη5ίΒθΓ3ΐίοη ρθγπίθηϊ Βοθ 5 ηοί οθθογ Βθθ3115θ ϊΒθ ίίη3ηοί3ΐ ίη5ϊίϊυϊίοη5 ννίϊΒΒΓ3\ν 
ϊΒθιγ θΟΓηΓηίίΓηβηΙ Εογ 3ηγ Γβ35οη 3ϊϊπ'ΒυϊθΒ ίο ΙΒθ ΑίφΟΓϊ (Υ>Γηρ3ηγ; 3ηΒ 

(Β) 311 ΟοηΒίϊίοηδ (οϊΒθγ ϊΒβπ ΟοηΒίϊίοη 3.1(3)) Β3νίη§ Βθθπ ίυΙίίΙΙθΒ ογ ν/3ΐ'νθΒ; 3ηΒ 

(ο) ϊΒθ Α§ΓθθΓηοηΙ Β35 Βθθπ 5υΒηΊίίϊθΒ Ιο ϊΒθ ΗθΙΙθηίθ Ρ3Γΐΐ3Γηθηϊ ίθΓ Γ3ίίίίθ3ϊίοη; 3ηΒ 

(Β) ΙΒθ Α§ΓθθΓΠθηί ί5 ϊθπηίη3ίθΒ Βγ 3ηγ οί ΙΒθ Ρ3Γίίθ5 ίη βοοογΒβπθθ ν/ίϊΒ ΑγϊιθΙθ 

3.8(Β)(ϋ), 

ΙΒθ ΑίφΟΓϊ 0θΓηρ3ηγ 5Β311 ρ3γ ίο ΙΒθ ΗΡΑ0Ε, ν/ίϊΒίη ίίίΐθθη (15) Βϋ5ίηθ55 ϋ3γ5 ίοΙΙον/ίη§ 
ΙθΓΓηίη3ίίοη, ΙΒθ 3Γηουηί οί ίοΓίγ ΓηίΙΙίοη Εογο (€40,000,000). 5υοΒ οοΓηρθη53ίίοη οονθΓ5 3ηγ 
Β3ΓΠ3§Θ5 οί ΙΒθ ΗΡΑ0Ε 3ηΒ ΙΒθ ΟγθθΚ 5ϊ3ϊθ ίθΓ ΙΒθ ηοη θίίθθ1ίνθηθ55 οί ΙΒθ Α§ΓθθΓΠθηί, 
ννίϊΒουϊ ΙΒθ ηθθΒ ίθΓ ίυΓΙΒθΓ ρΓονίη§ 5ϋθΒ Β3ΓΠ3 §θ, 3ηΒ ΙΒθ ΗΡΑΡΕ 3ηΒ ΙΒθ ΟγθθΚ 5ϊ3ϊθ - 
ίοΙΙον/ίη§ ΙΒθ ρ3γιηθηί οί 3ίθΓθΓηθηίίοηθΒ οοΓηρθη53ίίοη- ν/3ΐ'νθ 3ηγ π'§Βί ίΒθγ ΓΠ3γ Ββνθ 
ηον/ ογ ίη ΙΒθ ίυίϋΓθ ίο οΐ3ΐΓη 3ΒΒίίίοη3ΐ Β3 γπ3§θ 5 3§3ίη5ΐ ΙΒθ ΑίτροΓί ΟοΓηρβηγ ίη Γθΐ3ίίοη ίο 
ΙΒθ ηοη-θίίθθΙίνθηθ55 οί ΙΒθ Α§ΓθθΓηθηί. 

3.4 ΤΒθ ΑιΥροΓί ΟοΓηρβηγ 5Β311 3θί ίη §οοΒ ίβιΥΒ 3ηΒ 5Β3Π ϋ5θ ίί5 Βθ5ί θίίοΓίδ ίο: (3) Ββνθ 3 
5ϋθθθ55ίυΙ ΒΓ3ν/Βον/η οί ΙΒθ ΑιΥροΓί 0θΓηρ3ηγ ϋθΒί ΕβαΙίίγ; 3ηΒ (Β) δοΒιτιίΙ ίο ΙΒθ ΕΙΒ 35 
5θοη 35 ρΓ3θίίθ3ΐΙγ ρο55ΐ'ΒΙθ 311 ΓθςυιΥθΒ ΒοουΓηθηΐ3ίίοη ηθθθ553Γγ ίθΓ ΙΒθ ΕΙΒ ίο §Γ3ηί 5ϋθΒ 
3ρρΓον3ΐ5, ίηίθΓΓηίη§ 3150 ΙΒθ ΗΡΑΡΕ οη ΙΒθ ΒβΙθ οί 3ηγ 5υΒηΊΐ55ίοη γπβΒθ Ιο ΙΒθ ΕΙΒ, 3ηΒ 
5Β311 ΐΒθΓθ3ίίθΓ ΓθδροηΒ ρΓΟΓηρίΙγ ίο 3ηγ Γθςυθ5ί5 οί ΙΒθ ΕΙΒ ίθΓ ίϋΓίΒθΓ ίηίθΓΓη3ίίοη 
ΓθςυιΥθΒ Βγ ίί ίη Γθΐ3ίίοη ίο θιΥΒθγ 3ρρΓον3ΐ. 

ΤΒθ ΑιΥροΓί 0θΓηρ3ηγ 5Β3Π ργθρβγθ 3 ίίΐθ ννίΥΒ 311 ΒοθϋΓηθηί3ίίοη, οοΓΓθδροηΒθηοθ 3ηΒ 
ίηίθΓΓη3ίίοη Γθ1θν3ηί ίο ίί5 θίίοΓίδ ίο Β3νθ 3 5ϋθθθ55ίυΙ ΒΓ3ν/Βον/η οί ΙΒθ ΑιΥροΓί 0θΓηρ3ηγ 
ϋθΒί Ε3θί1ίίγ 3ηΒ Ιο Γθθθίνθ ΙΒθ ΕΙΒ 3ρρΓον3ΐ5, ν/ΒίθΒ Θ3η Βθ ρΓονίΒθΒ ίο ΗΡΑΡΕ υροη 
ΓθΙθν3ηΙ Γθςυθ5ί. 
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3.5 Ε3θΗ Ρ3Γίγ 5ίΐ3ΐΙ ϊηίοπη ΙΗθ οΙΗθγ Ρ3Γ11Θ5 ν/ϊΐΗουί υηςίυθ ς)θΐ3γ 3$ 5θοη 3$ ϊί Ϊ5 3νν3Γθ ΐΗ3ί 
Θ3<:Η οί ΙΗθ Οοηςίίΐϊοηδ Η3νθ Ηθθπ 53ίϊ5ίΐθς| ογ ίυΐίίΐΐθςΐ. ΤΗθ Ρ3Γίίθ5 5Η311 ςοηίίπη ΙΗθ 
οςςυΓΓθηοθ οί ίίιβ Είίθθίίνθ ϋ3ίθ ρυΓ5υ3Πί ίο 3 ρΐΌίοοοΙ 5Ϊ§ηβς) Ηγ ΙΗθιίί. 

3.6 ΤΗθ Ρ3ΓΙΪΘ5 3<±ηοννΙθςΙ§θ ΙΗθΙ ΙΗθ ΟοηςΙιΥίοηδ ςοηδίϊΐυίθ 5υ5ρθΠ5Ϊνθ ςοηςΙιΤίοηδ (3η3νΙϊΙϊΚθ5 
3ΪΓΘ55ΘΪ5) ϊη 3θθθΓς]3ηςθ ν/ιίΐΊ ΑγΙιΥΙθ 201 οί ΙΗθ <3 γθθΚ ϋ'νίΐ Οοςίθ 3ης| ηοη-ίυΐίίΐηηθηΐ ογ ηοη- 
53ΐΪ5ί30ίι'οη οί 3ηγ οί ΙΗθιτι $ίΐ3ΐΙ Ηθνθ ίίΐθ θίίθθί5 $θί ίοΓίΗ ϊη 5ϋθίι ρΓονϊδίοη. 

3.7 ΤΗθ Ιοη§5ίορ ϋθίθ ηπ3γ Ηθ θχίθπςίθςΐ 3ί ΙΗθ $οΙθ άιΥοΓθίίοη οί ΙΗθ ΗΡΑΟΕ υηίϊΐ 30.04.2019, 
υηΙθ$$ ΙΗθ ΑιΥροΓί Οοιηρθηγ ηοίϊίϊθ5 ΙΗθ ΗΡΑ0Ε ηο ΙθΙθγ ΙΗθπ Ιθπ (10) ςΐ3γ$ ΗθίοΓθ 
20.12.2018 ΙΗθΙ ΙΗθ ίϊη3πα'3ΐ ϊη5ΐϊΙυίίοη5 ν/ΗΙ ηοί θχίθηςΙ ΙΗθ νθΗΥΜΐγ οί ΙΗθ ΟοιηιηιΥΐθςΙ 
Τθγγπβ ίοΓ ΙΗθ ΑιΥροτί 0οιηρ3ηγ ϋθΗί Ρ30ΐΙϊΐγ, ϊηοΙοςΙίη§ ίυης!ϊη§ 3ηγ ϊη<:Γθ35θςΙ θΓηουηί ννΗιΥΗ 
ν/ι'ΙΙ Ηθ 3ς|ς1βς| ίο ίίιβ ΟοηδίΥΙθΓθΙίοη 3$ ρθΓ ΑγΙκτΙθ 2.2 θΗονθ Ηγ ΙΗθ βης) οί 5υοΗ Ιοπ§θγ 
ρθπ'ος). Εογ Γθ3$οη$ οί οΐ3Πίγ, ϊΐ Ϊ5 ΓτίθηΙϊοηθςΙ 1ίΐ3ΐ, Ηγ 3ρρ1ίθ3ίϊοη οί ΙΗθ ρΓθνϊουδ 5θηίθηοθ, 
ίίΐθ 3Ηθνθ ΘΧΐθΠδΐοη Η35 θίΓθθΗγ ΙθΚθΠ ρΐ30θ Ηγ ΓΠΘ3η5 οί ΙΗθ ΗΡΑ0Ε ΙθίίθΓ ννιΊΗ ρΓΟίΟΟΟί 
ηυΐΎΐΗθΓ 38490/19-12-2018, 5ϊ§ηθς| Ηγ ϊΐ5 (ΙΗίθί ΕχθουΙϊνθ ΟίίϊοθΓ 3ης| 3ς|ςΐΓθ55θςΙ ίο ΙΗθ 
ΜίηιΥΙθΓ οί Είη3Π0θ 3ηϋ Ιίιβ ΟΗϊθί ΕχθουΙϊνθ ΟίίιΥθΓ οί ίίιβ ΑιΥροΓί 0οιτιρ3ηγ. 

3.8 ΤΗΪ5 Α§γθθγπθπΙ ηπ3γ Ηθ ΙθΓίτπηθΙθςΙ: 

(3) Ηγ ΙΤ1ϋΙϋ3ΐ 3§ΓΘΘΓΤ1θηΙ οί ίίΐθ ΡβγΙιθβ; 

(6) Ηγ ηοίϊοθ ϊη ννηΙϊη§ §ίνθη Ηγ ίίιβ ΗΡΑΟΕ ογ ΙΗθ ΑιΥροΓί 0οιτιρ3ηγ ϊί 53ΐΪ5ί30ίϊοη οί 
3ηγ οί ΙΗθ ΟοηςΙιΥΐοηδ 3.1(3) ίο 3.1 (ς|) Η35 ηοί οοουΓΓθςΙ Ηγ ίίιβ Ιοη§5ίορ ϋθίθ, ογ 
5υοΗ ΐ3ίθΓ ς)3ΐθ 3$ ΙΗθ ΗΡΑ0Ε 3ης) ΙΗθ ΑιΥροΓί Οοηιρθηγ Ηθνθ ηηυΐυθίΐγ 3§γθθΗ ίο; ογ 

(ο) ϊη 3θθθΓςΐ3ηςθ ννιΊΗ ΑγΙι'οΙθ 2.4 θΗονθ; ογ 

(Η) Ηγ 3ηγ Ρ3Γίγ, 

(ϊ) ϊί ΟοπςΙιΥίοη 3.1 (θ) Ιί 35 ηοί Ηθθπ 53ίΪ5ίίθς1 Ηγ 30.09.2018 (ογ 3ηγ 5υοΗ ΙθΙθγ 
ΗθΙθ 3§ΓθθςΙ Ηθίννθθη ίίιβ ΗΡΑ0Ε 3ης| ΙΗθ ΑιΥροΓί 0θΓηρ3ηγ); ογ 

(ϋ) ϊί ΙΗθ ΑιΥροΓί 0οιτιρ3ηγ ϋθΗί Εθα'ΠΊγ υηςΙθΓ ίίΐθ (ΙοηηΓηίΙΙθςΙ Τθγγπ5 35 ρθΓ 
ΟοηςΙϊΙι'οη 3.1 (θ) ϊ5 ηοί θηίθΓθςΙ ϊηίο, ογ ΙΗθ ίυηςϋη§ υηςΙθΓ ϊί Ϊ5 ηοί 3ν3ϊΐ3ΗΙθ 
ίο ΙΗθ ΑιΥροΓί ΟοιτιρΒηγ. 

ΑγΙϊοΙθ 4 

ΡΪΠ3Ι ΡΓθνΪ5ΪΟΠ5 

4.1 Ιί ΗθίοΓθ 11 ϋυηβ 2026 ΙΗι' 5 Α§ΓθβπηθηΙ Ϊ5 ΓβηςΙθΓθςΙ ίοΓ 3ηγ Γθ35οη ϊην3ΐις| ϊη 3ηγ ιη3ΐθΠ3ΐ 
ΓΘ5ρθθί ΟΓ ΗΘΟΟΓΠΘ5 ϊΠ3ρρΙΪ03ΐθΙβ, ίΗθΠ ΙΗθ ΟΥθθΚ 5ί3ίθ ΓΠϋ5ί ίΟΓίΗν/ΐΥΗ ρ3γ ίο ΙΗθ ΑιΥροΓί 
0οηηρ3ηγ Ηγ ν/3γ οί ΓθΐιτιΗυΓδθπηθηΙ 3η 3ΓΠουηί θρυ3ΐ ίο ίίιβ 0οη5ΐ'ςΙθΓ3ΐίοη, ϊηοΙοςΙιη§ ΙΗθ 
ηοη- ςΙθςΙϋΟΐίΗΙθ νΑΤ ΙΗ31 Ρΐ35 ηοί Ηθθπ 5θί-οίί ν/Ηϊοίι ίΐ35 Ηθθπ ρ3ΐΥΙ Ηγ ΙΗθ ΑιΥροΓί 0οιτιρ3ηγ 
ίο ΙΗθ ΗΡΑϋΕ υηςΙθΓ ΙίιΪ5 Α§ΓθβηηθηΙ 

4.2 Εογ ΙΗθ θνοιΥΙθηοθ οί 3ηγ ςΙουΗί: 

(3) ΙΗθ ςΐ3ίηη οί ΙΗθ ΑιΥροΓί 0θΓηρ3ηγ ίοΓ ΓθΐΥηΗϋΓδθηηθηΙ οί ΙΗθ 0οη5ΐ'ςΙθΓ3ΐίοη ογ 3ηγ 
ρ3Γί οί ϊί 3θθθΓςΙιη§ ίο ΑγΙι'οΙθ 4.1 5Η3Π Ηθ ςΙθθπηθςΙ 35 οΙθ3ΓθςΙ (εκκαθαρισμένη); 3ΠίΙ 

(Η) ϊί ΙθΓΓΠϊηαΙίοη οί ΙΗΪ5 Α§γθθγτιθπΙ οοουΓ5 (ϊ) ϊη 3ςςοπί3ηςθ ν/ιΥΗ ΑγΥι'θΙθ 3.8(ς|)(ϊ); ογ 
(ϋ) ϊη 3θθθΓςΐ3ηςθ ννιΥΗ ΑγΥιοΙθ 3.8(ς|)(ϋ) ίοΓ γθ350Π5 3ίΙπ'Ηυΐ3ΗΙθ ίο ίϊη3ηοι'3ΐ 
ϊη5ΐϊΙϋΙϊοη5 αηςΙ ΗθγοηςΙ ΙΗθ θοπΙγοΙ οί ΙΗθ ΑιΥροΓί Οοιτιραπγ, Η3νϊη§ αοίθεΙ οη 3 Ηθ5ί 
θίίθΓί5 Η3515 3πς| ϊη §οοςΙ ί3ΐΥΗ, ΙΗθ ΗΡΑϋΕ 3Π<1 ΙΗθ ΟγθθΚ 5ί3ίθ ν^3ίνθ ίΓΓθνοο3ΗΙγ 
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3ηγ π§ήΙ Ιο οΐ3ΐΥη 3ηγ Κίπά οί ς)3ΓΠ3§θ5 ογ ρθη3ΐϊΐθ5 ίη Γθΐ3ϊιοη Ιο ΙΙίιβ Α§ΓθθΓηβηΙ, 
ίηοΙυςϋη§ ίίιο ροηβίΕγ ρΓονίάος] ίοΓ ίη ΑγΙι'οΙθ 2.5 3ηςΙ ΑγΙι'οΙθ 3.3, 3§3ίη5ΐ ϊΙίθ ΑίφΟΓί 
0θΓηρ3ηγ. 

4.3 Ε3οΗ οί ΙΗθ ΗΡΑΡΕ 3ηοΙ ΙΗθ ΑίφΟΓί ΟοιηρΒηγ ΓθρΓθ5θηί5 3ί Ιίιο ς)3ίθ οί ΐίη'5 Α§ΓθθΓηθηΐ 1ίΐ3ΐ 
ίί 15 ηοί 3Υ/3ΓΘ οί 3ηγ Ιθ§3ΐ 0ίΐ3ΐ1θη§θ5 βθίΟΓΘ 3 ΟΟΓηρθίθΠί ΟΟϋΓί ΟΓ 3ςΐΓηΐηΐ5ΐΓ3ίίνθ Εκχΐγ ίο 
ΙΗθ βηΐΓγ ίηίο οί 1ίπ5 Α§ΓθθΓπβηί Ιΐ3νίη§ βθθη ιτίΒάθ 6γ 3ηγ ρθΓ5οη υηάθΓ 3ηγ ρΓονίδίοη οί 
ΟγθθΚ ογ ΕΙΙ Ι3\ν. 

4.4 Τίιΐ5 Α§γθθγπθπΙ οοπί3ίπ5 ΙΗθ θπΙι'γθ 3§ΓθβΓΠθηί βθΐν/θθη ΙΗθ Ρ3Γίίθ5 Γθΐ3ΐίη§ ίο ΐΗθ 
θχίθΠ5ΐοη οί ΙΗθ 0οηίΓ3θΙ Ροποά ρυΓ5ϋ3ηί ίο ΑγΙι'οΙθ 4.2 (ΕχίθΠδίοη) οί ΙΙίθ ΑΌΑ 3ης] 
51φθΓ5θς]θ5 311 ρΓθνΐ'005 3ΓΓ3Π§ΘΓΠβηΐ5 βθίν/ΘΘΠ ΐΗθ Ρ3Γίίθ5 Γθΐ3ίίΠ§ ίΟ ΐΗθ ΘΧΙΘΠ510Π οί ΐΗθ 
0οηΐΓ3θΐ ΡθποςΙ, 3ης] 5ρθοίίίθ3ΐΙγ ΙΙίθ ΑίφΟΓί ΟονθΙορΓηοπί Α§γθθγπθπΙ θχίθπδίοη 3 §γθθγπθπΙ, 
ν/Ηίοίι ν/35 5ΐ'§ηθς] 6θ1ν/θθη ΙΙίθ Ρ3Γΐίθ5 οη 30 ΒθρΐθΓηβθΓ 2017 3ης] 15 Γθρΐ30θς] 6γ ΐίιί5 
Α§γθθγπθπΙ. II15 3θΚηον/ΙθςΙ§θς] ίιον/θνθΓ 1ίΐ3ί, ίί ΐίιι'5 Α§γθθγπθπΙ 15 ϊθπηίη3ΐθς], ίίιο ΑΌΑ 5ίΐ3ΐΙ 
ΓΘΓΠ31Π ίη ίυΙΙ ίοΓοο 3ης] θίίοοί Ιουϊ 35 ίί ΙΗθ 3Γηθης]Γηθηΐ5 ίο ίί 5θί ουί ΐη ΙΗθ ΒοΗθςίυΙθ ίο 1ίπ5 
Α§ΓθθΓηοηί Ιί3ο 1 ηβνβΓ 6 θοοιτιθ θίίθοίίνθ. 

4.5 Ε3θίι Ρ3Γίγ 5ίΐ3ΐΙ 6θ3Γ 115 ον/η 00515 3ηςί θχροη5θ5 ίη οοηηθοίίοη ννίΐίι ίίιο ρΓθρ3Γ3ίίοη, 
θχθουίίοη 3η<1 οοη5ϋΓηΓη3ίίοη οί ΐίιι'5 Α§ΓθθΓηθηί, ίηοΙυς]ίη§, ν/ίΐίιουί ΙίΓηίΐ3ίίοη, 3ηγ 3η<1 311 
ρΓθίθ55ίθΠ3ΐ ίθθ5 3η<1 θίΐ3Γ§θ5 Οί ίί5 3ς]νΐ50Γ5. 

4.6 ΤΤιί5 Α§ΓθβΓηθηί ί5 Γη3<1θ ίη βοίίι ΟγθθΚ 3ηά Εη§1ΐ5ίι 3ηά βοΐίι 1βχΐ5 5ίΐ3ΐΙ ίΐ3νθ βςυ3ΐ ίοΓοο 3ης] 
βίίθοί. Τίιί5 Α§ΓθθΓηοηΙ 5ίΐ3ΐΙ 6 θ §ονθΓηθς] Ιογ 3ης] οοηδίπίθς] ίη 3θοοςς]3ηοθ ν/ίίίι ίήθ ΐ3ν/5 οί 
ίίιο ΗθΠθηίο ΡθρυβΙίο. 

4.7 Τίιο ρΓονί5ίοη5 οί ΑγΙιοΙθ 32.4 (5θΙ-οίί), 40 (ΡθΓηθς]ίθ5, \Λ/3ΐνθΓ5, Αηΐθης]Γηθηΐ5 3ης] 0οη5θηΐ5), 
42 (ΡαΓΐίαί Ιηναίίόΐΐ]/), 43 ( ΟοπΉνυπΐοαΐίοηΒ ) 3ης] 44 (5 βΐΐίβηηθηΐ ο/ 0/5ρυίθ5) οί ΐΠθ ΑΌΑ 
5ίΐ3ΐΙ 3ρρΐγ Γηυί3ίί5 Γηυί3ηςίί5 ίο ΐίη'5 Α§ΓθθΓηθηΙ 3ης] 5ίΐ3ΐΙ βθ ίυΙΙγ 6ίης]ίη§ υροη Ιίιο Ρ3Γίίθ5. 
Βυοίι ρΓονί5ίοη5 Ιο§θΙΙίθγ ν/ίίίι ίίιο ρΓονίδίοηδ οί ΑγΙι'οΙθ 2.5, ΑγΙιοΙθ 2.6, ΑγΙι'οΙθ 3.3 3ης) 
Αγϊι'οΙθ 4 (Είη3ΐ ΡΓονίδίοηδ) (οίίΐθΓ 1ίΐ3η ΑγΙι'οΙθ 4.3 3βονθ) οί ΐίιι'5 Α§ΓθθΓηθηΐ 5ίΐ3ΐΙ 5ϋΓνίνθ ίίιο 
ΙθΓΓηίη3ίίοη ογ ίην3ΐι'ς)3ίίοη οί 1ίιί5 Α§ΓθθΓηθηΙ. 

ΙΝ ΜΤΝΕ55 ΜΗΕΡΕΟΕ, ΐΗθ Ρ3Γίίθ5 5ΐ'§ηθς] ΐίη'5 Α§ΓθθΓΠθηί ίη ϊΗγθθ (3) οπ'§ίη3ΐ5 ΐΗθ οΐ3γ 3η<1 γθ3Γ 

ίίΓ5ί 3ί>ονθ ν/πΐΐθη 3ης] θθοΗ Ρ3Γίγ ίΐ35 ΓθΟθίνθς] οηθ (1) οπ'§ίη3ΐ. 

Οη βθίιβίί οί ίίιο ΗθΠθηίο ΚθρυβΙίο Α55θί ΟθνθΙορΓηοηΙ Ευης] 5.Α. 


Οη βθίιβίί οί Τίΐθ ΗθΠθηίο ΚθρυβΙίο 


Οη βθίΐθΐί οί ΙΙίθ Αΐίίθηδ ΙηίθΓη3ίίοη3ΐ ΑίφΟΓί 5.Α. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'85/23.01.2019 


δοήβςΐυΐθ 
ΑϋΑ ΑιηθηςΙιηθηΙί 

Α. Ργογπ ΙΡιθ ΕίίθθΙίνθ ϋ3ΐθ οί ΙΡπϊ Α§ΓθθΓηθηΙ, ΙΡιθ ΑϋΑ Ϊ5 3Γηθης)θς) 35 ΐοΙΙον/5: 

1. ΤΡιθ ΐοΙΙο\νϊη§ ς)θίίηίΙίοη5 βγθ ίηδθΓΐθς) ίη ΑγΙι'θΙθ 1.1 (ΟθίίηίΙίοηδ) 35 ίοΙΙον/5: 

3. ΡοΙΙον/ίη§ ΙΡιθ ηθ\ν ςίθίίηίϊίοη “ΕχΙθηδίοη 0οη5ίς)θΓ3ΐίοη” ΙΗθ ςίθίίηίϊίοη ““ΕχΙθηδίοη ϋ3ΐθ” 
Γηθ3Π5 ΙΙιθ ΕίίθθΙίνθ ϋ3ΐθ 35 ςΐθίίηθς) ίη ΙΗθ ΕχΙθηδίοη Α§ΓθθΓηθηΙ.” 15 3ς)ς)θς). 

0. ΡοΙΙον/ίη§ ΐΗθ ςίθίίηίϊίοη “ΕηνίΓοηΓηθηΐ3ΐ 5ΐυς)γ” ΙΙιθ ςίθίίηίϊίοη ““ΕχΙθηδίοη Α§ΓθθΐηθηΙ” 
ΓΠΘ3Π5 Ιίΐθ 3§ΓθθΓηβηΙ 5ί§ηθς) οη βθίν/θθη Ιήθ ΗθΙΙθηίθ ΡθριώΙίθ Α55ΘΙ 

ϋθνθΙορΓηθηΙ Ρυης) 5.Α., ΙΙιθ ΟγθθΚ 5131θ 3ης) ΙΙιθ ΑίτροΓΐ 0θΓηρ3ηγ 5θ11ίη§ ουί ΙΗθ Ιθπτι5 οί 
ΙΗθ θχϊθηδίοη οί ΙΗθ (ΙοηΐΓ3θΙ Ρθπ'ος).” 15 3ς)ς)θς). 

ο. ΡοΙΙον/ίη§ ΙΗθ ηον/ ςίθίίηίϊίοη “ΕχΙθηδίοη Α§ΓθθΓηθηΙ” ΙΙιθ ςίθίίηίϊίοη ““ΕχΙθηδίοη 
ΟοηδίςΙθΓβΙίοη” γπθ3Π5 ΙΗθ 0οη5ίς)θΓ3ΐίοη Ιο Ιιθ ρβι'ς) υηςίθΓ (3ης) 35 ςΙθίίηθς) ίη) Ιίΐθ ΕχΙθηδίοη 
Α§ΓθθΓηβηΙ 35 οοη5ίς)θΓ3ΐίοη ίος ΙΗθ θχίθηδίοη οί ΙΗθ ΟοπΙγβθΙ Ρθπ'ος). ” 15 3ς)ς)θς). 

2. ΑΙΙ ΓθίθΓθηοθδ ίη ΙΗθ ΑΌΑ Ιο, ογ Ιογ ΓθίθΓθηθθ Ιο ΙΗθ βης) οί, ΙΗθ (ΖοπΙγβθΙ Ρθπ'ος) ν/ίΙΙ Ιοθ 
Γ θίθΓθηοθδ Ιο 3 ρθπ'ος) οί 50 γθ3Γ5 3ίΙθΓ ΙΗθ ΟοΓηΓηθηοθΓηθηΙ ϋθΐθ 3ης) 311 ΓθίθΓθηθθδ ίη ΙΗθ 
ΑϋΑ Ιο “ΐΗίΠίθΐΗ” 3ης) “30” ν/ίΙΙ Ιοθ ΓθίθΓθηοθδ Ιο “ίίίΙίθΙΗ” 3ης) “50” ΓθδρθθΙίνθΙγ ίηθ1υς)1η§, 
ίος Ιίΐθ 3νοίς)3ηθθ οί ςίουβί, ίη ΑγΙι'θΙθ 4.1 (ΟοπΙγβθΙ Ρθπ'ος)) 3ης) Ιίιίτς) Ιίηθ οί ρ3Γ3§Γ3ρίι (4) 
οί ρ3Γΐ (Α) (0οη5ΐ'ς)θΓ3ΐίοη) οί 5θΗθς)υΙθ 2 (ΟγβπΙ οί Κί§ίιΐ5 Ρθθ) οί ΙΗθ ΑΌΑ. 

3. ΑγΙι'θΙθ 4.1 ί5 Γθρΐ3θθς) 35 ίοΙΙον/5: 

«ΟοηΐΓβοΙ Ρθπος): ΤΗθ ΟοπΙγβθΙ Ρθπ'ος) ν/ίΙΙ 6θ 3 ρθπ'ος) οί 50 γθ3Γ5 ίΓΟΓη Ιίΐθ 
ΟοΓηςηθηθθΓηθηΙ ϋ3ΐθ ογ υηΐΗ ΙΙιίδ Α§ΓθθΓηθηΙ θχρίτθδ ογ ί5 οΙίΐθΓν/ΐ5θ ΙθΓΓηίη3ΐθς) υης)θΓ ογ 
ρυΓ5ϋ3ηΙ Ιο ΐΗι'5 Α§ΓθθΓηθηΙ.». 

4. ΑγΙΙθΙθ 4.2 ί5 3ΐιοΙΐ5)Ίθς). 

5. ΑγΙΙθΙθ 4.3 15 ΓθηυιηβθΓθς) Ιο 4.2 3ης) 31 ίΐ5 θης) 3 ηθν/ δθηίθηθθ Ϊ5 3ς)ς)θς) 35 ίοΙΙον/5: “ΤΗθ 
Α ϋΑ θ3ηηοΙ Ιοθ θχ1θης)θς) 3ίΙθΓ ϋυηθ 11 ιΗ 2046.”. 

6. ΑγΙΙθΙθ 5.1 ί5 Γθρΐ3θθς) Ιο 5ΐ3ίθ: 

“ί)ηΙθ55 οΙίΐθΓν/ι'5θ ρτονίςίθς) ίΐθΓθίη, Ιίη'5 Α§ΓθθΓηθηΙ, 5υβίθθΙ Ιο 115 Γ3ΐίίίθ3ΐίοη ίη 3θθθΓς)3ηθθ 
ννίΐίι ΑγΙΙθΙθ 6.1 (ΟοΓηηίθηθθΓηθηΙ ϋ3ΐθ) ίη γθΙβΙι'οπ Ιο ίΐ5 οπ'§ίη3ΐ ίοΓΓη 3ης) ίη 3θθθΓς)3ηθθ 
ννίΐίι ΑγΙιθΙθ 4.2 ίη Γθΐ3ΐίοη Ιο ίΐ5 3Γηθης)ΓΠθηΙ ν/ιΊΗ ΙΗθ ΕχΙθηδίοη Α§ΓθθΓηθηΙ, 5ίΐ3ΐΙ ρΓθν3ΐ'1 
ονθΓ 3ηγ Ιθ§ί5ΐ3ΐίοη ίη ΙΗθ ΗθΙΙθηίθ ΚθρυβΙίθ οί θι'ΙΗθγ 3 §θπθγ31 ογ δρθθίίίθ ηθΐυτθ θχι'5ΐίη§ 
35 31 ΙΗθ ΟοΓηηίθηθθΓηθηΙ ϋ3ΐθ 3ης) 31 ΙΗθ ΕχΙθηδίοη ϋ3ΐθ, θΧθθρί Ιο ΙΗθ θχΙθπΙ ΙΗβΙ 5ϋθΗ 
Ιθ§ί5ΐ3ΐίοη ν/35 θη3θ1θς) Ιο ίΓηρΙθΓηθηΙ ογ §ίνθ θίίθθΐ Ιο ΟοΓηΓηυηίΙγ Ι3νν ογ 3ηγ ίηΙθΓη3ΐίοη3ΐ 
ΐΓθ3ΐγ οΙ>Ιί§3ΐίοη.”. 

7. ΑγΙι'θΙθ 5.2 (ί) 15 Γθρΐ3θθς) Ιο 5ΐ3ΐθ: 

“θθθϋΓ5 ρπ'οΓ Ιο ΙΗθ ίοΓίίθΙίι 3ηηίνθΓ53Γγ οί ΑίτροΓί Ορθηίη§ 3ης), βθίοΓθ ΙΗβΙ ς)3ΐθ, 
Γη3ΐθπ'3ΐΙγ 3ης) ςϋΓθθΙΙγ ίηθΓθ35θ5 ΙΗθ ΑίτροΓΐ 0θΓηρ3ηγ’5 Θ05ί οί θοηδίΓυοΙίοη υης)θΓ ΙΗθ 
ΙςΙθηΙίίίθς) ΟοηδίΓϋθΙίοη ΟοπΙγβθΙ ΓθίθΓΓθς) Ιο ίη 5θίΐθς)υ1θ 14, ρ3Γ3§Γ3ρίι 1 (Ις)θη1ίίίθς) 
0οηΐΓ3θΐ5) 3ης)/θΓ Γη3ΐθπ'3ΐΙγ 3ης) ςϋτθθΐΐγ ρΓθ]υς)ίθθ5 Οίθ ΑίτροΓί 0οηιρ3ηγ’5 ίίη3ηθί3ΐ 
ΓθΙϋΓηδ.”. 
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8. ΑγΙι'οΙθ 7.2.1 15 Γθρΐ30θς) Ιο 5ΐ3ΐθ: 

“ΤΗθ ΟγθθΚ 5ϊ3ϊθ ίΐθΓθβγ οοηδίίΐυίθδ 3 υδυίπιοί ίη ί3νοιΐΓ οί ΙΗθ ΑίφΟΓί 0θΓηρ3ηγ ίοΓ ΐΗθ 
ς1ϋΓ3ΐιοη οί ΙΗθ 0οηίΓ3θΐ Ρθπ'οςί (ν/Μοίι ίοΓ ΙΗθ 3νοίς)3ηοθ οί ς)οιώΐ ί5 50 γθ3Γ5 ίςοιη ΐΗθ 
ΟοηΊΓηθηοοΓηθπΙ Ρβϊθ) ονβΓ ίίιο ν/ίιοΐθ οί ίίιβ 5ίίθ 3ηοΙ ονθΓ 311 6υίΙς)ίη§5, οοηδίχυοΐίοηδ, 
ίη5ί3ΐΐ3ΐι'οη5 3ηοΙ οΙΙίθγ γθβΙ 3ηςΙ ίηΊΓηον361θ ρΓορθΓίγ ίΓΟΓη ΐίιηθ ίο Ιι'γπθ οη ίίιο 5ίΐθ (ΙΙίθ 
“ 1)5υίηιοί Ας)ς)ίίίοη5 ”). Τίιο ΑίφΟΓί 0οηιρ3ηγ, 35 υ5υίΓυοΐυ3Γγ, 5ίΐ3ΐΙ ίΐ3νο ΙΙίθ θχοΐυδίνθ π§ίιί 
ίο ϋ5θ 3ηά οοουργ Ιίιο 5ίΐθ 3ης) Ιίιο ΙΙδοίΓυοΙ Ας)ς)ίίίοη5 ίοΓ 3ηγ ϋ5θ, ΒοίίνίΙγ ογ 6υ5ΐ'ηθ55 
ρθΓΓπίίίθςΙ υηςΙθΓ ΑγΙι'οΙθ 2.2.4 (εοηΒΟΓΐΐυπΊ Μθπιί)&Γ5 αηά ΑίτροΓΐ Οοιτιραηγ) ογ Αγϊι'οΙθ 3.1 
(Οοαηί ο/ Ρ/^/ιίΗ). Αηγ υ5θ οί Ιίιο 5ίΐθ 3ης)/θΓ Ιίιο ίΐΒϋίΓυοΙ Αάάϊίΐοηδ 35 ροππιΤίθά υηςΙθΓ ογ 
ρυΓ5ϋ3ηί ίο 1ίιί5 Α§γθθγπθπΙ 5ίΐ3ΐΙ οοπδΐίΐυΐθ 3ης) 5ίΐ3Π 3ΐν/3γ5 6 θ οοπδίΓϋθςΙ 35 6θίη§ ίη 
οοΓηρΙίβηοθ ννίΐίι ΑγΙι'οΙθ5 1142 3ης) 1148 οί ίίιο ΟίνίΙ 0ος)θ ρΓονι'ς)θς) 1ίΐ3ί 3ηγ 5υοίι ϋ5θ, 
30ίίνίίγ ογ Ε)ϋ5ίηθ55 ννϊΙΙ οηίΐ3ηοθ 3ης) ννίΠ ηοί ίηίθΓίθΓθ ίη 3ηγ ν/3γ ογ 3ί 3ηγ ΙίΓηβ ννίΐίι ΙΗθ 
ς)θ5ΐ'§η, οοηδίΓϋοίίοη, οοΓηρΙθΙίοη, οοΓηηΊί55ίοηίη§, Γη3ίηίθη3ηοθ, ορθΓ3ίίοη, Γη3Π3§θΓηθηί 
3ης)/ος άθνθΙορΓηοηΙ οί Ιίιο ΑίτροΓί 35 θηνι'53§θς) ίη Ιίιο Μ35 ϊθγ Ρΐ3η ογ ΙΗθ ΟονθΙορΓηθηί ΡΙβη 
3ης) ρΓονίςίος) ίϋΓίίΐθΓ 1ίΐ3ί 3ηγ 5υοίι ϋ5θ, 30ίίνί1γ ογ 6υ5ΐ'ηθ55 οοιτιρίίθδ ίη 311 Γθ5ρθοΐ5 ννίΐίι 
3ης) ί5 ίη 3θοθΓς)3ηοβ ν/ίίίι 3ρρΙίθ3βΙθ Ι3\ν ίη ίοΓΟθ ίςοςη Ιίιτίθ ίο Ιίςηο.”. 

9. ΑγΙι'οΙθ 11.2.9 15 Γθρΐ30θς) ίο 5ΐ3ίθ: 

“ ΤΓ3ίίίο Ρί5ίηΕιυίίοη, ΑίπΐΓ3ίί ΜονθΓηθηί5 3ης| 03ρ3θίίγ : Τίιβ ΟγθθΚ 513ϊθ υης)θΓί3Κθ5 1ίΐ3ί ίί 
ίίΐθ θΧθΓθίδθ οί 115 ρον/θΓ5 ρϋΓ5ϋ3ηί ίο 3πγ Ι3\ν οί ΙΙίθ ΗθΙΙθηίο ΚθρυΙοΙίο (οΙΙίθγ Ιίιβη 3 Ι3νν 
θη3θίθς) ίο ΐΓηρΙθΓηθηί ογ §ίνθ θίίθοί ίο ΟοΓηιηυηίΐγ Ι3\ν ογ 3ηγ ίηίθΓη3ΐίοη3ΐ ίΓθ3ίγ 
θβΙί§3ΐίθη), ν/ίΐίθίΐ ίη Θ30 Ιί 035Θ 5θθΚ5 Ιο (3) 5ρθθίίγ 0ΐ355θ5 ΟΓ ς)θ5θπρ1ίθη5 οί 31Γ ΐΓ3ίίίθ 1ίΐ3ί 
3 γθ ρθΓΓηίίίθςί υηςίθΓ 5υοΜ Ι3νν ίο ϋ5θ ΙΗθ ΑίφΟΓί, (6) ίςηροδθ ρΓοΜίΙοίϊίοηδ ογ Γθ5ίπ'ο1ίοη5 ίη 
Γθΐ3ίίοη ίο ΐΗθ ϋ5θ οί ΙΗθ ΑίτροΓί 6γ 3ΐΥ ΐΓ3ίίίο οί 3ηγ οΐ355 ογ ς)θ5οπ'ρΐίοη δρθοίίίθς) ίη 5υοίι 
Ι3\ν ογ (ο) ίηιροδθ ΙίΓηίΐ3ίίοη5 οη 3ΐ'Γ0Γ3ίί ΓηονθΓΠθηίδ 3ί ΙΙίθ ΑίτροΓί ογ οίίΐθΓν/ΐ5θ Γθ5ΐπ'οΙ 
03ρ3θίίγ 3ί ΙΙίθ ΑίφΟΓί, ννίΠ Γη3ίθΠ3ΐΙγ ίηοΓθ35θ ίίΐθ ο61ι'§3ΐίοη ογ Ιί36ίΙίΐίθ5 οί ίίΐθ ΑιΥροΓί 
ΟοΓηρβηγ ογ, ίοΓ ίίιο ίι'Γ5ί 40 γθ3Γ5 3ίίθΓ ΑίτροΓί Ορθηίη§, ιτΐ3ΐθΠ3ΐΙγ ρΓθ;ίυς)ίοθ ίίιο ΑίφΟΓί 
0θΓηρ3ηγ’5 γθΙογπ 5, ίί ν/ίΠ οοΓηρθη53ΐθ ΙΗθ ΑίτροΓί 0οηιρ3ηγ ίοΓ 3ηγ Ιθ55, οο5ί, θχροηδθ, 
Ιΐ3ί)ίΙίΙγ ογ ς)3ΓΠ3§θ 5ϋίίθΓθς) ογ ίηοϋΓΓθςί 6γ ΙΗθ ΑίφΟΓί 0οιηρ3ηγ 35 3 ςϋτθθΐ Γθ5ϋ1ί ΙίΐθΓθοί, 
υηΙθ55 3 Ι3νν Ιΐ3νίη§ 5ϋΕ>5ΐ3ηίί3ΐΙγ 5ΪΓηί 13Γ θίίθοί Ϊ5 ίη ίοΓθθ ίη ί\νο ογ γπογθ οΙΡιθγ πίθοίΕιθγ 
5ί3ίθ5 οί ΙΙίθ ΟοΓηιηυηίΐγ ογ 3ρρ1ίθ5 ίο ογ 3ίίθθΐ5 ίη 3 5ϋί)5ΐ3η1ί3ΐ1γ 5ίιτιίΐ3Γ ΓηβηηθΓ 311 
ίηίθΓη3ίίοη3ΐ 3ΐΓροΓί5 ίη ΙΙίθ ΗθΙΙθηίο ΚθρυβΙίο.”. 

10. ΑγΙι'οΙθ 14.8.3 15 Γθρΐ30θς) ίο 5ΐ3ίθ: 

“ςίθρΓθοί3ΐίοη ίη 5υοίι ρθπος) οί 311 355Θ15, ν/ίιίοίι ΙΙίθ ΑίφΟΓί 0οιηρ3ηγ Ιγθ3ϊ 5 ίη ίί5 3θοουηί5 
35 ςίθρΓθοι'3Ε)Ιθ, ίηοΙυςίίη§, ίοΓ ΙΙίθ 3νοι'ςί3ηοθ οί ςΙουβΐ, ΙΙίθ ςΙθρΓθοί3ίίοη οί ΙΙίθ Εχΐθηδίοη 
0οη5ΐ'ςίθΓ3ΐίοη ίοΓ ίίιο θχίθηδίοη οί ΙΙίθ ΟοηΐΓΒΟΐ Ρθπος), 3ΐ1οο3ίθς| ίο Αϊγ Αοίίνίίίθδ ίη 
3θθθΓς)3ηοθ ννίΐίι ΑγΙιοΙθ 14.9.2, 5υοίι ς)θρΓθοΐ3ίίοη 6θίη§ ίη Γθ5ρθοί οί θ3θίι Γθ1θν3ηί 355θί 
οη 3 5ΐΓ31§ίΐΙ Ιίηθ &35Ϊ5 ΟνθΓ ΐΗθ ρΓΟ]θθίθς) Ιΐίθ οί ΐΗθ ΓθΙθν3Πί 355ΘΙ 35 ΓΘ350Π3ί)Ιγ 
ςίθΙθΓΓηίηθςί 6γ ΙΗθ ΑίτροΓί 0θΓηρ3ηγ;”. 

11. ΑγΙι'οΙθ 14.8.4 15 Γθρΐ30θς) ίο 5ΐ3ίθ: 

“ΙΗθ ίηίθΓθ5ί ρ3ΐ'ςί ςίυπ'η§ 5υοίι ρθπος) οη ΙΗθ ρΓοροΓίίοη οί ΙΗθ ΑίτροΓί 0θΓηρ3ηγ'5 
ίηςίθΕ)Ιθςίηθ55 (ίηοΙυς)ίη§, ίοΓ ΙΗθ 3νοίςί3ηοθ οί ςίοιώΐ, 5υΕ>0Γς)ίη3ίθςί ϋθίιΐ 3ηγ 5ϋΕ>0Γς)ίη3ίθςί 
Ιθ3Π5 ρΓονίςίθςί ίο ΙΗθ ΑίτροΓί (Ζοιηρ3ηγ Ειγ ΙΗθ ΟγθθΚ 513ϊθ 3ης) 3ηγ ίης)θί>1θς)ηθ55 ίηουτΓθς) Ιογ 
ΙΙίθ ΑίτροΓί 0θΓηρ3ηγ ίη ΓθδρθοΙ οί ίίΐθ Εχίθηδίοη 0οη5ίς)θΓ3ίίοη ίος ίίΐθ θχίθηδίοη οί ίίΐθ 
0οηίΓ3θΙ Ρθπ'οςί) 3ΐ1οο3ίθς) ίο Αι'γ Αοίίνίίίθδ ίη 3θοοςς)3ηοθ ννίίίι ΑγΙι'οΙθ 14.9.3; 3ης)”. 

12. Ιη ΑγΙι'οΙθ 14.9.2 (6) 3ίίθΓ δθοίίοη (ίί) 3 ηθν/ 5θοίίοη (ίίί) ί5 3ς)ς)θς) 35 ίοΙΙον/5: 
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“(ίίί) ίη γθΙηΙιοπ Ιο ΙΒθ Εχϊθηίίοη ΟοηδίςΙθΓΒΐίοη, ΐΒι'5 \νίΙΙ Βθ 3ΐΙοθ3ίθς] Βθίν/θθη Αιγ ΑθΙίνίίίθδ 
3ηά οΙΒθγ 30ΐι'νί1ίθ5 ν/ιΊΒ ΙΒθ 53ΓΠΘ ρΓοροΓϊίοη 35 ΙΒθ 0Γ3ΠΪ οί Κί§Ηί5 Εθθ;”. 

13. ΑγΙι'θΙθ 14.9.3 15 ΓθρίΒθθς] Ιο 5ΐ3ΐθ: 

“5ϋοΡι ρ3Γϊ οί ΙΒθ ίηΙθΓθδΙ ρ3ΐ'ς] Βγ ΙΒθ ΑίφΟΓΐ (ΙοιτιρΒηγ άυπ'η§ 5υοΒ ρθπ'ος] 3515 ίη ΓθδρθθΙ οί 
(3) 3ηγ ίηίίθΕ)ΙθςΙηθ55 ίοτ ΒοΓΓον/θς] ιτιοηθγ ίηουΓΓθς! ίη ΓθδρθθΙ οί ΙΒθ ρΓονίδίοη, Βθςυίδίίίοη, 
οοηδίΓϋοίίοη, Γη3ΐηίθη3ηοθ, γθρβι'γ, γθπθ\υ31 3ης] ορθΓ3ίίοη οί ΙΒθ 355Θ15, ίηοΙυς]ίη§, ίοΓ ΙΒθ 
3νοίςί3ηοθ οί ς]ουΒΐ, οί ΙΒθ Εχίθηδίοη (ΙοηδίόθΓΒΐίοη ίος ΙΒθ θχίθηδίοη οί ΙΒθ (ΖοηίΓΒθΙ 
ΡθποοΙ, 3ΐ1οο3ίθ(1 ίο Αίτ Αθίίνίίίθδ ρυΓ5υ3ηί ίο ΑγΙι'θΙθ 14.9.2 ογ (Β) ηοί ίηςίθΒίθςΙηθδδ 
ίηοϋΓΓθςί ίη ίυηάίη§ ίίιο ρΓοροΓϊίοη οί ίίιο ΑίφΟΓί ΟοιηρΒηγ'δ §θπθγ31 ονθΓίιβ3ς)5 3ΐ1οο3ίθς| ίο 
Αιγ Αθίίνίίίθδ ρυΓ5ϋ3ηί ίο ΑγΙι'οΙθ 14.9.4, 5ίΐ3ΐΙ Βθ 3ΐ1οο3ίθςί ίο ΑΙγ Αθίίνίίίθδ ΡΓονίςΙθς] 1ίΐ3ί 
3ηγ ίηίθΓθ5ί ρ3ΐ'ς] οη ογ 35 3 ΓθδυΙί οί Ιίΐθ ρΓθρ3γΓηβηί ογ 300θΙθΓ3ίίοη οί 3ηγ ίηάθΕ)Ιθςίηθ55 
5ίΐ3ΐΙ ηοί Βθ ΙβΚθπ ίηίο Βοοουηΐ 3ί Ιίΐθ ΙίΓηθ οί ρΓθρβγΓηθηί ογ 300θΙθΓ3ίίοη ίο ΙΒθ θχίβηί 
ΙΒβΙ 5ϋθίι ίηίθΓθ5ί βχοθθάδ ΙΒθ 3Γηοοηί ΙίΐθΓθοί ννΒίθΒ ν/ουΐά Β3νθ Βθθη ρ3γ3ΒΙθ Βυί ίοΓ 5ϋθίι 
ρΓθρ3γΓηβηί ογ 300θΙθΓ3ίίοη Βυί 5ίΐ3ΐΙ ίη5ίθ3ς) Βθ θ3Γπ'θς] ίθΓ\ν3Γς] 3ης] ΙβΚθπ ίηίο Βοοουηί 
ν/Βθη, 3ης) ίο ΙΒθ θχΙθπΙ 1ίΐ3ί, ίηΙθΓθδΙ ννουΐο! ίΐ3νθ Βθθπ ρ3γ3ΒΙθ οη 5υοίι ίηςΙθΒίθςΙηθδδ Βυί 
ίθΓ 5ϋθίΐ ρΓθρ3γΓηθπί ΟΓ 30θθΙθΓ3ίίθη;”. 

Β. Βγ ν/3γ οί οοηίίΓΓη3ΐίοη, 311 ΓθίθΓθηοθδ ίη Ιίΐθ ΑϋΑ ίο Ε(ΖΙΙ 5ίΐ3ΐΙ Βθ ςίθθΓηοςί ίο Βθ ΓθίθΓθηοθδ ίο 

ΕϋΓΟ. 

0. \Α/ίίΒ ΙΒθ θχοθρίίοη οί ΙΒθ 3ΓΠθηςίΓηθηΐ5 5θί ουί ίη ΐΒίδ ΒοΒθΒυΙθ, 311 οΙΒθγ ρΓονίδίοηδ οί ΙΒθ ΑΌΑ 

ΓθΓΠ3ίη υηοΒ3η§θς) 3ης] ίη ίυΙΙ ίοΓθθ 3ης] θίίθθΐ. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 21 Ιανουάριου 2019 
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